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ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚೆವರು. 
fa) 


et 


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 


ಉತ್ತರಗಳು 


ಕಳೆದ್‌ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು 
ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ' ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವ 
ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ: ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ 
ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; 


ಕಕಷ ಎರಡು" ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ” ಮೈಸೊರು ಮತ್ಕು 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-01ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 


ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನು; 


ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು 


ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮತ್ತು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ 
ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, 
ಇದರಿಂದ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು 
ಕ್ರಮಕ್ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 2 ವೆರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 55 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು. 
ಇದುವರೆವಿಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ರೂ 561707 ಲಕ್ಷಗಳು 
ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. - 


ಅಂತರ್ಜಲ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರು 
ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
ಸದ್ಧಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು 
ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ : ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ 
ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 


(ರೊ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕ್ರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿಬಿರ ಸಂಖ್ಯೆ ಖರ್ಚಾದ ಹಣ 
ಸಂ 2018-19 | 2019-20 | 2018-19] 2019-20 
1 | ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಶಿಬಿರ 3 3 1.65 1.50 
2. 1 ಕಾರ್ಯಗಾರ 1. 1 0.64 0.65 


1 


ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳ 


ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 


<8 


ಖರ್ಚಾದ ಹಣ 


2018-19 b019-20 


2018-19| 2019-20 


[9] 
ಜಾಗೃತಿ | 3 “100 
ಕಾರ್ಯಗಾರ 1 0.64. 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ನರಾಪೆಷಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವ 
ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ | ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ 
(ರೂಪಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ 


ವಿವರಗಳನ್ನು 


ನೀಡುವುದು) 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಸನೀಇ 23 ವಿಪವಿ 2021. 


(ಜೆ. ಮಾಧುಸ್ಥಾಮಿ) 


ಸಣ್ಣಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು 
ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು. 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಆರ್‌. ಧರ್ಮಸೇನ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 51 (7105 ಅನುಬಂಧ-1 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 


ಡಾಗು 
ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


K F ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿತ್ರ . ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 3 


ಟ್ಲಾರೆ ವೆಚ್ಚ| ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ಷ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 
ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (ಶ್‌ ನ್ಟ 5 ನನ 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈರಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು, ನಾಗವಾಲ. ಬೊಮ್ಮೆನಹಳ್ಳಿ. 


4702- ಏತ ನೀರಾವರಿ -|ಹುಯಿಲಾಳು, ಮರಟಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ. ದಾಸನಕೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಂಬುದಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು 
§ ಸೂರು ಉಮ: & ಕ್ಯಶಿನರಳ್ಳ ಸು e ಕುಮಗಾರಿ ಪಗತಿಯಲಿ: 
ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ: 2018-8 ಯೋಜನೆ ತುಂಬಿಸಲು ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5000.00| 4084.21 ಗಾರಿಪ್ರಗಸಿಯಲ್ಲಿದ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈದನಹಳ್ಳಿ. ಮೇಗಳಪುರ, ಇಲವಾಲ, 
' 4702- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸನಾ ಡಲ ಸ್ವಾದು ಕಾಲೂರಿ ಮೈದನಹಳ್ಯ ಮೇಗಳಮರಸನಲವಾಲ RE 
ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು [ಚಾಮುಂಡೇಶ್ನರಿ 2018-19 RTs ಗುಲಗ್ರಾಲ್‌ ಛತ್ರ, ಯಲಚನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು 1500.00! 1000.82|ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


3 SR Bes iS 4702- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಬಿಳಿಕೆರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಜಿನ್ನಳ್ಳಿಕೆರೆಯಿಂದ ಬಿಳಿಕೆರ ಕೆರೆಗೆ ಫೈಪು ಲೈನ್‌ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಸ್‌ ನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಮೈಸೂರು ಸೂ ಉನ ನ ಯೋಜನೆ [ಅಳವಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ 100.00 0.00 ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್‌: ನಗರ ತಾಲ್ಲೂು, ಮಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ. ಅರಂಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 

ye p ಸ $i oie 4702- ಏತ ನೀರಾವರಿ ಜೈನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

ಮೈಸೂರು ಕೆ.ಆರ್‌: ನಃ ತಥ ಯೋಜನೆ ನೀರುಣಿಸಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸಿ ರೈಶರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ 2000.00) 741 ಸಲಾಗಿದೆ 

ಕಾಮಗಾರಿ 

8600.00| 5092.44 

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುತ್ತೂರು ಬಳಿ ಕಬಿನಿ ನದಿಯ 

ಮೈಸೂರು § 


ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು 2018-19 4711 - ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ ಬಲದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 243.88] 131.28[ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
(ಸರಪಳಿ 2270.00 ಮೀಟರ್‌) 


\ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುತ್ತೂರು ಬಳಿ ಕಬಿನಿ ನದಿಯ ಬ್ರಜ್ಜ್‌ ಹತ್ತಿರ 
ಮೈಸೂರು ನಂಜನೆಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು 2018-19 471 - ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ ಬಲದಂದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.0೦ ಮೀಟರ್‌ 


532.69) 237.94 (ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನಿಂದ 102.00 ಮೀಟರ್‌) 3 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುತ್ತೊರು ಬಳಿ ಕಬಿನಿ ನದಿಯ ಬ್ರಿಡ್ಡ್‌ನ 
ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು 2018-19 47] - ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ ಕೆಳಭಾಗದ ಬಲದಂಡೆ ದಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಸೋಪಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸೋಪಾನ 
4 ಸ 


N 621,44] 442.75|ಕುಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುತ್ತೂರು ಬಳಿ ಕಬಿನಿ ನದಿಯ 


ಮೈಸೊರು ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು 2018-19 4711 - ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ ಬಲದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 99.90 0.75[ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ  |2018-19 471 - ಪ್ರವಾಹ ಹಾನಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ಮಧ್ಯ ಹಾದುಹೋಗುವ ನಾಲೆಯ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ 70.00 69.89|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
1567.91) 88261 
ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು 2018-19 4702-ೆರೆಗಳೆ ಆಧುನಿಕರಣ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸವೀಡು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 0.00[ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
- r 
ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ p 
& WN ಸೀಮ 3. ಪು: Wk Gy idk ನಾ y ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಮೈಸೂರು ತಿ. ನರಸೀಪುರ , ನರಸೀಪುರ [2018-19 4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ ಲ್ಯಾಕಿ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 150.00) 75.31 ಪೂರ್ಣಗೊಂ! 
_ ಕೆರಿಗಳ ಉತ್ತರ ನಾಲೆಯ 4.50 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ತೂಬಿನ ಮತ್ತು ನಾಲೆಯ ಅಭಿವ್ಯ _ R 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ [2018-19 4102-8ರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ [ಗಾರಿ ಇ ಫಾ 3 ದ್ಧಿ 5.00 4.99|ಕುಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
Ny ಕರಿಗಳ ಉತ್ತರ ನಾಲೆಯ 7.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ತೂಬಿನ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಾಲಾ|" ಸ 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟ 2018-19 4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ ಅಭಷ್ಯದ್ಧಿ ಜೆ i ij ಶ್‌ 495 4.50|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Ka 
X _ ಕರಿಗಳ ಉತ್ತರ ಬ್ರಾಂಚ್‌ ನಾಲೆಯ 1.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಾಲಾ ಕ ¥ 4 
ಮೈಸೂರು ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಹೆಚ್‌.ಡಿ ಕೋಟಿ 2018-19 4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ ಘನ್ನ H 4.85 4.99|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅಭಿವೃದಿ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಯೋಜನೆ 


ಹಾದು ಹೋಗುವ ನಾಲೆಗೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹೆಂತೆ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿ।; | 
WR Ee f 1 ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಚೋಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ನಾಲೆಯ 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ [2014-19 4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಕಾಜಿ ೪: 50.00 47.55|ಕಾಮೆಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೋಡಿದೆ 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಹೆಜ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ [2018-19 4702-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ |ಕರಿಗಳ ಉತ್ತರ ಬ್ರಾಂಚ್‌ ಸಾಲೆಯ 0.40 ಕಿ.ಮೀ. ಸಲ್ಲಿ ನಾಲಾ ಅಭಿ: 4.90 3.62|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸೆ ಮತು ಾಮಗಾರಿ ಪೂ ಂಡಿದು 
ಈಜ.ಡಿಟೀಟಿ |ಣೆಚಡಿಕೋಟಿ 1208-1 [4702-ತರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ [ಹುಳಿಗೆರೆ ಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲ 30.00 2.065 ನತು ನಿರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
3 [ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಿನಾಲೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೆಚ್‌ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಗೌಡನಕಟೆ ಬಲದಂದ ವಾವ 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತ್‌.ಡಿ.ಕೋಳ -19 4702-8 ನಿಕರ Fl ke 4 ಜ ಇಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊ: 
ಚ್‌ ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ 2018-1 '02-ೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ ಟೈನಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಏರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಪ 80.00 79.01|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂನಿದೆ 
379.70) 22203 
ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಿಯೂರು ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 130 8ಮೀ ನಂದ 4.00 
ಹುಣಸೂರು ುಣಸೂರು 2018-19 4702-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಖ್‌ ks p ನರಿ ಪೂ ೧೦ 
ಸೂ! ಹುಣಸೂರು ls 4702-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ $.ಮೀವರೆಗೆ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭಿವೈದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 200.00 3.91|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಿಗೊಂಡಿದೆ , 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕಂದಲಿಕೆ ಹೋಬಳಿ, ಎಂಸಿತೊಳಲು ಗಮದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಜ್‌ನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸರಗೂರು ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ 2018-19 4702-ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ K fp My _ ಫ್‌ % 
ಡಿ ಸ Uy ಕಟ್ಟು ಹಪ್‌ ರ ಹಲ್ಪ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 140.00) 000 ಗದ 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕಂದಲಿಕೆ ಹೋಬಳಿ, ಗುಡಗಟಿ ಪಫ್‌ ಚೆಕ್‌ ರರ ನ್ನು ಅಸುಮೋದನೆಗಾ 
3 ಸರಗೂರು ಹೆಜ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ [2018-19 |4702-ಅಣೆಕೆಟು ಪಿಕಪ್‌ ೪ ಧು ಇನ ಡಗಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕ 90.001 0.00 ರ್‌ನ ಬಿಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
೫: ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 4 “ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸರಗೂರು ಈ . ಕಂದಲಿಕೆ ಹೋಬಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
ಸೆರೆಗೂರು ಜ್‌.ಡಿಕೊ = 02-ಅಣಿಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ k £ p ನ್‌ N 
ಸರಗೂರು ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ 2018-19 4702-ಅಣಿಕಟ್ಟು ಫ್‌ ಪತ್ತಿರ ಅತ್ತಿಕರ ಹಳಳ ಸ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 110.00 
540,00 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಆನರಿದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಯೋಗೇಶ್‌ ಬಿನ್‌ ಲೆ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ 
ಸೂ; 2 ? ಬು 4 ಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಃ 
ಮೈಸೂರು 2819 ಯೋಜನೆ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಜ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 20.00 12.82|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
_ ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶೀ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ದ ಜನ್ನ 
ಸೂರು ು ಸೂರು ಶೇಷ ಪ ಸೂ 4 ಸ ಗಿ ಸ Ky $ ಯುಲಾ. 
ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು 2018-19 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಚಕಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತರ ಚೆನ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 0.00|ಟೆ೦ಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿಜಿ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ 
ಯೂರು ಮೆ ಸಂದ: ಬ ಜಮ p ೫ ಬ್ಯ 3: ಬಸ್ಯ ಗ್ರ ಸ್ಪ ಣಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊ: 
ಮ್ಯಸೂರು ಮೈಸೂರು 208 ಶಿವಯ್ಯ ಬಿನ್‌, ಹನುಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 20.00)  12.40ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ತಿ ಜನಾಂಗದ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ನರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾ 
ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು 2018-19 ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟತಾಯಮ್ಮ ಕೋಂ, ಈಶ್ವರರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಗಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 15.00 0.00ಟೆ೦ಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 
4 ಯೋಜನೆ ka ಐ ಸ § * 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ರು ಇರುವು: 
ಹ 50 702 - ವಶೇಷ ನ ಸೂರು ಜಿಫ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂ ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ೦ ಸರ ೦.೦೦ ನನಿ ನೀದು ಇರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ಈ kd ಯೋಜನೆ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಬೋರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 4 [ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, 
§ ಮಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾ ನಾಂಗದ 
ಮೈಸೂರು ಸೂರು SN Es ie ಗಾರಿ ಪ 
ಸೂ: ಮ್ಯಸೂರು 2018-19 ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಮರಿ ಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿ 'ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 15.00 9.76|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
K ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಪಿರಿಯಾಪಟಣ dar 2018-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀತಾಕೊಲ್ಪಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಭಾರತಿನಗರದ ಬಳಿ ಮ ಕ ಗಿ 
p ಯಾವ § ಯೋಜನೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 75.00 44.89ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಂಪ ಸಂಯಾಪಟಣ- [2018-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀತಾಕೊಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಬಳಿ ಮ soa 
ಮಾನಿ ಇನಿ 4 ಯೋಜನೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 100.00 0.00/ಕಾಮಗಾದಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಸೋಸಲೆ ಹೋಬಳಿ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗಮ ಸರ್ಮೌ ನಂ: 20. 221 ಮತ್ತು 222ರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ | 
ತ. ನರಸೀಪುರ 13. ನರಸೀಪುರ [2018-19 ಕ ಶೇಷು ೋಸಲೆ ಹೋಬಳಿ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮ ಸರ್ವೆ ನಂ ; 2 ೨ 222ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 20.00 0.00[5ಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


pe ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಸ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ! ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 
10 [ಮ್ಯಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ [2018-9 ME ವಿಶೇಷ ಫಟಕ ಹಸಯ ರವರ ನ ಗಂ ಬಿನ್‌ ಕೊಂಡ್ಲಿ 6.25  6.12[ಕಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
i ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ [208-19 Me ವಿಶೇಷ ಘಟಕ Ws ಮುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಳುಮಾರ್‌ ಬನ್‌ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 6.25|  5,36[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
12 ಮೈಸೂರು [a ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 2018-19 ತ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ನರನ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 6.25 5,41 |ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
§ 13 [ನ್ಯುಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ [ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ [208-19 ವ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ನಾ ಗ ನ ಗಾರ್ಡಿಯನ್‌ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ 6.251  5.43|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
/- 14 ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ [2018-19 Mn ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ನಂದರ ಗ ಲ್ಲಾ ಮೂ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಚನ್ನಯ್ಯ ರವರ 6.25 5.36|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
rl 
15 [ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ  |2018-19 Me ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕ ಮ ಸಿ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ 6.25 5.90[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
16 [ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ [ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ [208-19 NO ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ನವಿಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ದಾಸಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 6251  5.11|ಉಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
17 [ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ [ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ |2018-19 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮಾತ ಸುದ ದಾಸಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ದೊಡ್ಡ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ 6.25] 5.24 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
18 [ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ [ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 2018-19 WAN ವಿಶೇಷ ಘಟಕ We ಶೀಮತಿ ಉಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಬಸವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ 6.25|  6.42|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ  |[ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟ [2018-15 Me ವಿಶಷ ಘಟಕ ನಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಬನ್ಷನ ನನ್‌ಸ್ಯಾನ್ಯ ಕರ ಎಮಗೆ ಗಂಗಾ ಸವ್ಯಂ 625  5.72|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
§ 20 ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 2018-19 ವ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ES ಯಶೋಧಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್‌ ರಾಮಯ್ಯ ರವರ 6.25 5,54 |ಕಾಮಗಣರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2 [ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟೂ  |ಹಿರಿಯಾಪಟ್ಟ 1208-19 Wo ವಿಶೇಷ. ಘಟಕ We agi ಜವರಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್‌ ಚನ್ನಾಜಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗ 6.25] 5.32 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
22 [ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ [ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 2018-19 WR ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮ ಗ Pes ರದ ಶೀಮತಿ ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ 6.25 2.88/ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
§ 02 - ವಠೀಣ ಪಟ (ನಫೇನ್‌ ನ೦38:- ಮೈಸೂರು ಚಿದ್ದೆ ಎರಿಯಾವಟ್ಟಣಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
23 ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 2018-19° ಯೋಜನೆ [ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್‌ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 6.00 ' 5,41|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಯೋಜನೆ. 
24 ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ [ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ [2018-19 ols ನರೇಣ ಫರೋ ಸ Pee ನ Fs ee ನನ ಜನರಂ್ಯ ನ್‌ 6.00 5.38[ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
25 ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಿಂಿಯಾಪಟ್ಟಣ 2018-19 KOA ವಿಶೇಷ ಘಟಕ Wig Ws Rh ಕಲ್ಲೂರು ಮುದ ಸಣ್ಣದೇವಯ್ಯ ಬನ್‌ 6.00 5.31|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
26 [ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ - [ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ [2018-19 WAR ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೂ ಮು ಬನ್ನೆ ಪಿಯಾವಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂ Ne ಮದ ರಾಜು ಬಿನ್‌ ಜವರಯ್ಯ 6.00] 4,51|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
21 ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ  |ಹಿರಿಯಾಸಟ್ಟೂ [2018-19 MR ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮಾ ಟು ನದ ಉಮೇಶ ಬನ್‌ 6.00 5,33 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| apes [eossys [ions [oss [ನಾ ದಾ ನ್ನ ಸಾವನ 600 1.02ರ ಮೂರ್ಜಗೊಂದಿದ 
|» [agen ene eons [oss [ನ್‌ ದ ಜಮಾ | 510 ಪೂರ್ಣಗಂಂರ 


- 


ಕ್ರಮ 
pS ಜಲ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ" ಮಗಾ WN ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೇ ಕ್ಕ ಶೀಷಿಃ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ರೂಲಕಗಳಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ] ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗ'' 
30 [ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಪಿರಿಯಾಪಟಣ [2018-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡ್ಡರಬ್ಯಾಲಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಕೋಂ 
ಬ ಯೋಜನೆ ಪುಟ್ಟಭೋವಿ ರಜರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ. 6.00 5.48)ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
31 [ಸರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಹರಿಯಾಪಟಣ 2018-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಬ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀಣಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಬನೆ, 6.00 4.53ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
> [eyed ಪಂಿಯಾಪಟ್ಟಣ  [ಸಂಯಾಪಟ್ಟಣ 208-9 [2 - ನಿಕಿಷಘಟಕ ಮೈಸೂರು ನನ್ನ ಎನಯಾವನ್ಯ ತಾಲ್ದೂವಿ ಮತ್ನಾನ ಸನದ ವಯ್ಯ ನ್‌ ” 
ಆ ಯೋಜನೆ ರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ "ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. 6.00 5.17 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
33 ಮೈಸೂರು ಪರಿಯಾಪಟಣ ಸರಿಯಾಪಟಣ [2018-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ. 90:- ಮೈಸೂರು .ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ 
pd ಯೋಜನೆ [ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ನೋಂ ಮರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗೆಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. 6.00 5.37|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
34 ಸೂರು ಹಿರಿಯಾಪಟಣ ಓರಿಯಾಪಟಣ [2018-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿನ್‌ 
[ ಯೋಜನೆ ಪಟ್‌.ವಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕೆಲ್ಫಾಣ ಯೋಜನೆ, 6.00 5.51|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
35 ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಓರಿಯಾಪಟ್ಟ [2018-9 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಯೋಜನೆ ಸಂಜೀವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. 6.00 5.37|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
36 [ಮ್ಯಸೂರು ಹಿರಿಯಾವೆಟ್ಟಣ ಹನಿಯಾಪಟ್ಟಣ [2018-9 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊರೆಕರೆ ಗ್ರಾಮದ ಧಾ ಬಿನ್‌ 
. ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣಿಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. 6.00 5.34|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
37 ಮೃಸ ಹರಿಯಾಪಟಣ ಪರಿಯಾಪಟಣ 2018-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಹತ್ತಾರು ಗಮದ ಕಾಳಯ್ಯ (ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ) ಬಿನ್‌ ಸಣ್ಣಹೈದ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ 
ಪ ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಯಾಣ. ಯೋಜನೆ. 6.00, 5.14|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
38 [ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಹರಿಯಾಪಟಣ 018-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ.91:- ಮುತ್ತೂರು ಗ್ವಿಮದ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಬ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. 6.00 4.40|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
39 ಮೃಸೂ R ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಪರಿಯಾಪಟಣ 2018-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟಮೇಸ್ತ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
ಬೆ ಯೋಜನೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00) 5.67| ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
40 [ಮ್ಯಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಪರಿಯಾಪಟಣ [2018-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಮಿತ ಕೋಂ ನಾಗೇಶ್‌ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಬೆ ಯೋಜನೆ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 5.31|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 [ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಪರಿಯಾಪಟಣ [2018-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ದೊಡ್ಡಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್‌ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಷರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಬ ಯೋಜನೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 1.04|ವಿದ್ಯತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
42 [ಮೈಸೂರು ಸರಿಯಾಪಟಣ ಸಂಯಾಖಟಣ [2018-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸೂರಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೆಂಚಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
[i ಯೋಜನೆ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 4.49|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
43 [ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಸರಿಯಾಪಟಣ 2018-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ದೊರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕಾಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
ಈ ಯೋಜನೆ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00. 5.33|[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಜಿ 
44 [ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಪರಿಯಾಪಟಣ [2018-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ.99:- ದೊಡ್ಡಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಬಿನ್‌ ರಾಮಸ್ಥಾಮಿ ರವರ 
[4 : ಯೋಜನೆ ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 0.00|ನಿದ್ಯತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
45 |ಮೆಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟಣ ಪರಿಯಾಪಟಣ [2018-19 -14702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕಾಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
Ke [ಯೋಜನೆ ಕರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 5.32 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
46 [sod ಪಿಯಾಪಟ್ಟಣ  [ಎರಿಯಾನಟ್ಟಣ' [208-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ  [ಸುಂಡಮಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಜವರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಫೊರದು 
ಯೋಜನೆ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 5.24|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸಂ.100:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟದ ಪುರ "| 
47 ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಯಾಪ - 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
yy ಪಿ. ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 2018-19 (ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ) ಗ್ರಾಮದ ಆರ್‌. ಲೋಕೇಶ್‌. ಬಿನ್‌ 
ಯೋಜನೆ ರಾಮಾಬೋವಿ ರವರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪಾ; ಸಃ 
| ಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. 6.00 0.00[ ನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಚೇಕಾಗಿದೆ 
48 ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಹರಿಯಾಪಟಣ 2018-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊರೆಕರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಮ್ಮ ರವರ 
(ಯೋಜನೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. K 6.00 3.92|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ 
49 ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಹರಿಯಾಪಟಣ [2018-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಭೂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 
ಯೋಜನೆ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 1.46|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 


ಕ್ರಮ 
Ek ಜಿಳ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
Ra ಫ್ರ ಇ: k ಲೆಕ್ಕ ಶೀ ಇಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಇತ್ತ. 5 ವ 5 ಸ ಭಿ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಕತಿ ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ರೂಲಕಗಳಲ | ಬಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ| ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 
ಕ್ಷಳಲ್ಲ 
50 [ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಪರಿಯಾಪಟ್ಟ [2018-19 0 ಧಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲಗನಕೆರೆ ಗಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್‌ 
ಯೋಜನೆ ದ್ಯಾವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸಿವ ಕಾಮಗಾರಿ. 6.25} 1.80[ಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 5 ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ [2018-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದೇಗಾಲ ಗ್ರಿಮದ ಚಲುವಯ್ಯ ಬಿನ್‌ : 
L ಯೋಜನೆ ಚಲುವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸಿವ ಕಾಮಗಾರಿ. 6.25 1.85|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 
$2 ಮೈಸೂರು ಸರಯಾಪಟಣ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 2018-19 4702 ವ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಳಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣತಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
; ಯೋಜನ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೂದಗಿಸಿವ ಕಾಮುಗಾರಿ. ಕ್ರತಕ? "183|ಕಾನುಗಾರಿ ಪೂಧಿನಗೊಂಡಿದೆ 
53 [age SRR Re Sas 4702 - ವಿಠೇಷ ಘಟಕ ' [ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-ಎಸ್‌.ಸಿ.ಹಿ - 8 : ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಸೆಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಚನ್ನಿಗಯ್ಯ ರವರ 
ಯೋಜನೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. 7.00 4.26|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
54 [ಮೂರು i ಹಿಣಸೂದು 2018-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ.103:- ತಿಪ್ಪಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಗಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ದೊಡ್ಡ ಹನುಮಯ್ಯ 
| | ಯೋಜನೆ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಕಾಣ ಯೋಜನೆ. 6.00 5.01[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
55 |[ಡ್ಯಜರು ಮಸತ he 2018-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ನಿಲುವಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ನಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆ. 4 6.00 5,02|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ವ 
s6 [ged ರಗದ ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟೆ [208-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -ಎಸ್‌.ಸಿ.ಏಿ - 9 : ನಂದೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟಭೋವಿ 
ಯೋಜನೆ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. 6.00) 5.62[ಕಾಮಗಾರಿ ಖೂರ್ಣಗೊಂಡಿಡ 
| § 
57 ್ಯಣೂರು dre ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟೆ [2018-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ದೇವಲಾಮುರ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿಯಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಮರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ 
ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. ಕಿ.09!:. 75,67|ಕಾಮಗಾರಿ;ಮೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
58 |ಮ್ಮೈಸೂರು ಸರಗೂರು ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ [2018-19 4702 § ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ದೇವಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮುದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕೋಂ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ 
೫ » ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. hy 6.00 5.86|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
59” [ಡ್ಯುಸೂರು ಷಟ್‌ ಡಿ. ಕೋಟಿ ಹೆಚ್‌ಡಿ. ಕೋಟಿ [2018-19 4702 ಸ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮಾಚನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ವೈರುಮುಡಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ 
ಯೋಜನೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ. 6.00 5.90|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
60 [ಮ್ಯಸೂರು ಫಟ್‌ ಡಿ. ಕೋಟಿ ಹೆಚ್‌ಡಿ. ಕೋಟೆ 1208-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಿ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಚಲುವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ 
ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. | 5.75 3.88 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
6 ಮೈಸೂರು ಢಟ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ ಹೆಚ್‌ಡಿ, ಕೋಟಿ [2015-19 4702 ಈ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕಟ್ಟಿಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್‌ ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆ. 6.75 4.53|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
62 [ಮೈಸೂರು ಫಟ್‌ ಡಿ. ಕೋಟಿ |ಹಜ್‌ಡಿ. ಕೋಟಿ 1208-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ತಿಬ್ಬಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
[| ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆ. 5,75 5,80[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— 
pe ಮ್ಯಸೂರು ಹೆಜ್‌.ಡಿ. ಕೋಟೆ ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟೆ [2018-19 4702 5 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕೃಷ್ಣಪುರ ಕಾವಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ 
§ ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. ' 5.75 5.61|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
64 [ಮೈಸೂರು ಫೆಜ್‌ಡಿ. ಕೋಟ ಹೆಚ್‌ಡಿ. ಕೋಟೆ [2018-19 4102 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಹೊಸಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ರಾಮಯ್ಯ ಉರ್‌ಫ್‌ ಯರದಯ್ಯ ರವರ 
§ ಯೋಜನೆ [ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. 5.75 5.60|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
65 [ಮ್ಯಸೂರು ತಜ್‌.8. ಕೋಟಿ [ಜಿಜ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ (2008-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಐರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ವರಸಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಮರಿಸಿಂಗಯ್ಯ ಉರ್‌ಫ್‌ ಲೇಟ್‌ ತೋಟಯ್ಯ ರವರ 
R ಯೋಜನೆ [ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗ್ಲಾ ಕಲ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ. 5.75 5.56|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
66 [ಡ್ಯುಸೊರು ಫಟ್‌ ಡಿ. ಕೋಟೆ |ಹಚ್‌ಡಿ. ಕೋಟಿ [208-19 0 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಕೋಂ ಮಹಾಲಿಂಗಂ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
"ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆ. 5.75 5.80|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
67 [ಮೈಸೂರು ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟ [ಹಚ್‌ಡಿ. ಕೋಟಿ [2018-19 492 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮಲಾರ ಗ್ರಾಮದ 'ಮಹೇಶ್‌ ಡಿ ಬಿನ್‌ ದೇವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆ. 5.75 5.80/ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
pe ಮ್ಯಸೂರು ಹೆಜ್‌.ಡಿ. ಕೋಟೆ ಫೆಜ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ [2೦18-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮಂಚಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಗಲಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಬಿಳಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ 
ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. 6.00 5.36|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ತಮ y ಸ | | § ಅಂದಾಜು ಹೊತ್ತ 7 } 
ಸಂಖೈ ಜಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಭು ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರ ಪ್ರಸಕ್ತ ಪಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ.105:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಹೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರಿಗಳ ಗ್ರಾಮದ 
69 ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ ಹೆಚ್‌.ಡಿ, ಕೋಟಿ [2018-19 ಯೋಜನೆ ರ್‌ ಹಾಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಡಿತಿವಣ್ನಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗೆ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ 3.00 2.23| ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
K ಕಾಮಗಾರಿ. 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕೆರಿಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ. ತಿಮ್ನಾಬೋವಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೆ ನಂ : 200ರಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ 
70 [ಮೈಸೂರು ಡಿ. ಕೊ ಜ್‌.ಡಿ. ಕೊ -. ಗ ಸ ನಿಮಗ ಎ: 
ಸೂ ಟೆ |ಹೆಜ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ 2018-19 ೋಜನೆ ಬಾವಿ ಕೊರದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 5.80/ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಪಟಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ - ಸಸರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ‘ 
7 ಮೈಸೊರು ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು 2018-19 ee 3 ಯೊಡ್ಡಕವಲಂಡೆ ಗ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್‌ ಬಿನ್‌ ತೆಟ್ಟಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 378/2ಎ ರ 6.75 5.49|ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕೆಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸ [ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನ ಕಾಮಗಾರಿ. ” 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮ ಪುಟ್ಟತಾಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್‌ ನಂಜಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
72 Jಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು ಸೆರಿಜನಗೂಡು 2018-9 K WY ುಗಾ ಸು 
೫ X k ಯೋಜನೆ 1211-2೨ ಠ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 6.75  5.50[ನಿದ್ಧುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4702 ~ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಗಿನವಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಬಸವಯ್ಯ y 
73 |ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು 2018-19 § ತ್‌ ಕಾಮಗಾ ರು 
೫ ಯೋಜನೆ ಸರ್ವೆ ನಂ. 361/2ಎ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಬನೆ ಕಾಮಗಾರಿ, 6.75 .5.44|ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಚ 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಅಂಬಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 129/1ಎ ರ 
74 ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು 2018-19 ” ಇಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ: 
೫ yy ik ಯೋಜನೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ, 6.75 5.32|ನಿದ್ಯುಕ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ : 14 - ಹೊಸವೀಡುಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿಕ್ಕದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ 
75 [ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು [ನಂಜನಗೂಡು [2018-19 ESA: ಟ್‌ ಸಿದ್ದಯ್ಯ. ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಮಾಡಯ್ಯ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಜನ್‌ "ಚಕ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸರ್ವೆ 6.75 5.58|ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನಂ. 2/27-4 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ' ಯೋಜನೆ ನೆ ಕಾಮಗಾರಿ, 
y 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 'ಬಳ್ಳೂರುಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಣ್ಣಿಮ್ಮ ಬಿನ್‌ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 165/2ಎ ರೆ 
p ಸೂರು ಹ N 9 ಘ § ಮಗಾರಿ ಪಗತಿಯಲಿದೆ 
6 ಮೃ ಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು 2018-19 ಸ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನ ಕಮರ 6.75 5.54 [ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕೌಮಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 'ಏಚಗುಂಡ್ಹ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್‌ ಮಾದಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. H 
77 |ಮೈಸೂರು ನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು 2018-: | ಗ k ಯ: 
ಸ ನರಿಭನಗಣ i ಷ್ಠ pl 12 ಯೋಜನೆ 159/2-2ಎ ರ ಜಮೀನಿ ಸಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ, 6.50 5.53|ನಿದ್ಭುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕಸುವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಸ್ತಾಮಿ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಚಿಕ್ಕನಿಂಗಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 173/ಎ 
78 ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು  |ನಂಜನಗೂಡು [2018-19 A ರು ಮಗಾ ಸ 
[55 ಸಭ 0 ಯೋಜನೆ ರ ಜಮೀಧಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 6.50 5.41|ವಿದ್ಭುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದಿ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ದೇವರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ " ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಹದೇವಮೂರ್ತಿ ಸರ್ವೇ ನಂ. 
79 |ಮೈಸೂರು ಜನಗೂಡು ನ ಗೂಡು 2018-19 ್ರ ಗಾರಿ ೫ ರು 
k Ki ನಂಜನಗ: ಸಿಜನಗೂಡು Li ಯೋಜನೆ 251/3-1/la $ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 6.50 5.46/ವಿದ್ಭುಶ್‌ ಕೆಮಗಾರಿ ಪೆಗತಿಯಲ್ಲಿಡೆ 
y 4702 - ಏಶೇವೆ ಘಟಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-ಎಸ್‌,ಸಿ.ಪಿ - 15 : ಹರತಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್‌ 
80 ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು 2018-19. ಯೋಜನೆ ಹ ಮಾದಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 204/2-2ಎ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ 6.75, 3.99|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
K ಕಾಮಗಾರಿ. 
il 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಬದನವಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಂಟೆಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಮಾದಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 
81 ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು 2018-19 W ು 
¥ y ¥ il ಯೋಜನೆ 250/2-1 6 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಮಾಣ'ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ, 6.50 ae ಸೂಣಿನಗೊಂಡಿತೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ - 16 : ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಚನ್ನಯ್ಯ ಸರ್ವೆ 
82 ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು 2018-9 £ ್ಬು ಗಾ ಸುಲಿದೆ 
[a ಸ ನ (ಯೋಜನೆ ನಂ. 155/2 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 6.75 6.16[ನಿದ್ಯುತ್‌ ಕುಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
kp 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಸಿದ್ದೇಗೌಡನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಮುಟ್ಟಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸರೆ ನಂ.ಸಿ 
83 ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು ನಃ 2018-19 H ಮಗಾ ಸು: 
ಖ್‌ ಸಂಧು ಂನನಗೂಡು ಯೋಜನೆ ಬ್ದಾಕ್‌ 1/2 ಎ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಸಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ, 6.75 5.97/ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಚಿಕ್ಕಕವಲಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಮಾದಯ್ಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 68/3-2ಎ 
84 [ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು 2018-19 - ಗಾ ಯಲ್ಲಿದೆ - 
¥ ನ ನಂದ is ಯೋಜನೆ ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ' ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 6.75  2.18[ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
ಟ್ಟ 7 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ದೇವರಸ: 'ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜವರಯ್ಯ ಕೋಂ ಲೇಟ್‌ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸರ್ವ ನಂ. 247/2ಎ 
85 ಮೈಸೂರು ಸಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು '018- ಉರಿ 2 ಯಃ 
ಸೂ jis $ ಘು ನಲಜಧಗೂಡ್ಗು 20189 ತೋಜನೆ ರ ಜಮೀ ನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 6.50 2.13|ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ವ ಮ NE 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-ಎಸ್‌.ಸಿಪಿ - 2): ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ( 
86 ಮೈಸೂರು ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಿ. ನರಸೀಪುರ 2018-19 ಜನೆ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಬಸ್‌ ದಾಸಯ್ಯ) 6.00 4.23|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ! ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 
f f 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೆಣಸಿನಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಚಿಕ್ಕಸಿದ್ದಯ್ದೆ ಬಿ ್ಞ 
87 ನರಸೀಪುರ [ತಿ ನರಸೀಪುರ 2018-19 X ಬನ:ಘ ಣನಕಾನನನ ಇ. 797ಾ ಸಲಾ ಜನು (ಚೆತ್ಯಸಿದ್ದಯ್ದಬಿನ್‌ 6.00 4.23|ಕಾಮಗಾರಿ' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಯೋಜನೆ ಬೊಕ್ಕೆಯ್ಯ) - * 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಟ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ದಾಣ ಯೋಜನೆ ( ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಕೊಂ ಲೇ k RN 
ಸೀಖು ಸೀಪು ] ನನಳ್ಳ ಗ್ರಯುದಲ್ಲ C ಅಮ್ಮು ಇಮಗಾರಿ ಪ ಇಂಡಿ! 
88 ನರಸೀಪುರ . ನರಸೀಪುರ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಮುಟ್ಟಮಾದೆಯ್ದ) 6.00 4.24 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
89 . ನರಸೀಪುರ ನರಸೀಪುರ 2018-19 ಪೋಜನೆ ಷನ್‌ [ಕಾಳಿಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಮುತ್ತಮ್ಮ ಕೊಂ ಲೇ ಮಾದಯ್ಯ) 6.00 4.24|ಕುಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಚಿಡರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ ( ಮರಿಗಂಡಯ್ದ ಬಿನ್‌ 
ಪ ನರಸೀಮು ಭು ಸ್ಯ ಗ್ರಮದಲ್ಲ [> % ಇಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಃ 
90 , ನರಸೀಪುರ ನರಸೀಪುರ 2018-19 BEES ಸಿದ್ದನಂಜಯ್ಯ) 6.00 424 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌--ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ - 22 : ಆದಿಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ದಾಣ ಯೋಜನೆ ( _ 
ಸರಸೀಪು: | ಪು: ೭ k py ಸನ್‌ ಗ್ರುಮದ್ಲ ೪ ಗಾರಿ ಪೂ: ಾಂಡಿದೆ 
91 , ನರಸೀಪುರ ನರಸೀಪುರ 2018-19 ಹೋಜನೆ ಶಿವಯ್ಯ ಜಿನ್‌ ಲೇ ಮಲ್ಲಯ್ಯ) 6.00 1.85|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ। 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ § RN 
92 ನರಸೀಪುರ . ನರಸೀಪುರ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಸ ಮೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ (ಮಾದಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಲೇ ಮರಯ್ಯ) 6.00 1.92|ವಿದ್ಧುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
93 ನರಸೀಪುರ ನರಸೀಪುರ 2018-19 ಮೂ ie ಕಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಮರಿಸ್ಟಾಮಿ ಬಿನ್‌ ಲೇ ಕ್ಯಾತಯ್ಯ) 6.00 0.01|ನಿದ್ಯುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
SSR RES 7 - ವಶೇಷ ಘಟಕ [ವು ಗಾಯಿ ಗ ಸ f SESE 
94 ನರಸೀಪುರ ತಿ, ನರಸೀಪುರ |2018-19 ಜತೆ ವಡ್ಡರಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ( ಗೊಪಾಲ ಬಿನ್‌ ಎಲ್ಲಬೊವಿ) 6.00 0.೦1 ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ: 
R 02 - ನಠಷ ಘಟ ಸ R RSET ಸ ಹ 
95 ನರಸೀಪುರ ನರಸೀಪುರ [2018-19 ಯೋಜನೆ ಬಣವೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಮಾಳಿಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಲೇ ಹಲಗಯ್ಯ) 6.00 1.93|ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
A ಎದ 8-9 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌--.ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ - 23: ಕರೋಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ( ಗರ ವವಿಡಗನಂಡಿತ 
3 ನರಸೀಘು ia / ಯೋಜನೆ ಪುಟ್ಟಮಾದಮ್ಮ ಕೊಂ ಲೇ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ) 5.00 4.03 Ki 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ K 
97 ನರಸೀಪುರ . ನರಸೀಪುರ 2018-19 ನೀನೆ ಸ ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಶೇಕರ್‌ ಬಿನ್‌ ಮರಯ್ಯ) 6.00 4.03|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ K ನ | k 
98 ನರಸೀಪುರ ತಿ. ನರಸೀಪುರ 2018-19 ಸತ ವಾಟಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಕಾಂತರಾಜು ಬಿನ್‌ ಲೇ ಮುದ್ದಯ್ಯ) 6.00 4.03|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
_ \ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಹಲವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ ( ಮರಿರಾಚಯ್ಸ ಬನ್‌ ಲೇ R 
ಸೀಪು ತಿ. ನರಸೀಷು -19 | ಪ ಳೆ Ky ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
99 ನರಸೀಪುರ ನರಸೀಪುರ [2018-1 ede ಜಳಾಚೆಯ 6.00 4.02! ನಮಾ K 
gy ಸ್‌ ್ಸ 4702 ನತೇಷ ಘಟಕ |. R 6 Re re ಸು ರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
100 ಶಿ. ನರಸೀಪುರ . ಷೆರಸೀಪುರ 2018-19 ಯೋಜನೆ ನರೆಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಮಾದಮ್ಮ ಕೊಂ ಲೇ ನಿಂಗಯ್ಯ) 6.00 4.02|ಕುಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ। 
ಹರ ನರಸೀಪುರ [2018-6 4102 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ --ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ - 24 :ಉಕ್ಕಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ AE SEARLS 
k Ny ಸಿ — ನಿಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಃ 
i -ನರಸೀಮು a ಯೋಜನೆ (ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕನಮಲ್ಲಯ್ಯ) 6.00 418 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಹೊರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಹೆಚ್‌ ಎಂ ಪುಟಸ್ಥಾಮಿ ಬಿನ್‌ ಲೇ 
REN ೫ ಯುದ [3 ಚ್‌ ವಿದ್ಯ ಕೌಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
102 . ನರಸೀಪುರ , ನರಸೀಪುರ 2018-19 Es ಮಾದಯ್ಯ 6.00 4.19!ನಿದ್ದು: ರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ: 
4702 ~ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ದೊಡ್ಡೇಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ ( ಸಿ.ಎಂ ಪುಟಮಾದಯ್ದ ಬಿನ್‌ 
ಮ pe - k ಅದ ೪ ಬಿ * ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
103 ನರಸೀಪುರ . ನರಸೀಪುರ . [2018-19 ಸ ಆ ಚೆನ್ನಯ್ಯ) 6.00 4.19|ವಿಯ್ಯುತ್‌ ಕಂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ: 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕೊಳತ್ತೊರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ದಾಣ ಯೋಜನೆ ( ಮಣಿಯಮ್ಮ ಕೊಂ ಲೆ ಸ 
ಸೀಪು ಸ pe ಮ ವಃ ಫ್‌ ip) [3 ಪ; ವಿದ್ಧುಖ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
104 ನರಸೀಪುರ . ಸರಸೀಪುರ 2018-19 ಯೀಜನೆ ಮಾದಯ್ಯ) 6.00 4.20|ಲದ್ಯು ಪ್ರಗ ೫ 
3 R 470 - ವಶೇಷ ಘಟಕ |ಪ್ಯಾಕೇರ್‌ ಎಸ್‌ಪಿ ೨ 25 : ರಾಮೇಗಾಡನಮರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಾಣ NAIR 
ಮು ಹ J ? Kk) ವ ಸ್‌ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
105 ನರಸೀಪುರ . ನರಸೀಪುರ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಸೋಜನೆ ( ಮಲ್ಲೇಶ್‌ ಬಿನ್‌ ಮಲ್ಲೆ ಯ್ಯ) 6.00 3.76 % 
4702 ~ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ A ಸ & 4 R 
106 ನರಸೀಪುರ . ನರಸೀಪುರ 2018-19 PAS ” ಬಿ.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ವಡ್ಗಗಲಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಲೇ ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ) 6.00 3,76 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— — 'ಷ ಫ ಬೂ ಪ್ರಮ! ನ ಕಲ್ಲಾ ಸೋಜನೆ 'ಹ ಸ್ಸು ಬಿನ್‌ ಲೆ: f § 
167 EN ನಯೀ bot Wk ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಸಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ ( ಮಃ ದೇವಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಲೇ £6 3.76[ಠಮಣರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಜಿಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ೇತ್ರ ವರ್ಷ ಲಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ರೂ.ಲಕಗಳಲ | ಜಟ್ಲಾರೆ ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗ”" 
ಸಂಖೆ ಹ 4 2 ಕೆಗಳಲ್ಲಿ 
% 
- 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ K WW K ಮ ಗೆರಿ 
108 ಮೈಸೂರು ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಿ. ಸರಸೀಪುರ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಜತ ಐನೋರಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿನ ನಂಜಯ್ಯ) 6.00 3.76|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 4 ಷಿ ತ್ತು pe ಮ್ತು ನ ಇ! 
109 [ಮೈಸೂರು ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಿ. ಸರಸೀಪುರ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಜಲ ಕೇತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಮರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಲೇ ಮಾಡಯ್ಯ) 6.00 0.57|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮಡವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ (ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೊಂ ಲೇ ಮನಾ RN 
110 |ಮ್ಮೈಸೂರು ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಿ. ನರಸೀಪುರ [2018-19 ಯೋಜನೆ ಧಂಜುಂಡಯ) 9 & 5.00 0.57|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
(a q kl 
- 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ - 26 : ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ( ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
1 ಮೈಸೂರು ತಿ, ನರಸೀಪುರ 8. ನರಸೀಪುರ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಜಿ.ಡಿ ಬಸವರಾಜು ಬನ್‌ ಡೊಳ್ಳೆಯ್ಯ) 6.00 0.00 ಪ್ರ 3ಿಯಲ್ಲಜಿ 
ಜನ ಡಿ. ಸ ಸ್ಸ ಲ್ಲಿ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಎ K KR ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದು. ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
112 |ಮೈಸೂರು ತಿ. ಸರಸೀಪುದ ಶಿ. ನರಸೀಪುರ [2018-19 ಯೋಜನೆ ಜಳ ಮಾದಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ರತ್ನಮ್ಮ ಕೊಂ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟಯ್ಯ) 5.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ [2 
K 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೆಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಎಂ ಸಿದ್ದರಾಜು ಬಿನ್‌ ಲೇ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು. ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
113 |ಮೈಸೂರು ತಿ. ನರಸೀಪುರ |8. ನರಸೀಪುರ [2018-19 ಯೋಜನೆ ಸರ) 6.00 1.37 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸ k 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ.02:- ಹಲವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ( ಪು ಬಿರಾಚಯ್ಯ ನಿ ವ 
14 ಮ್ಯಸೂರು ತಿ. ನರಸೀಪುರ |8. ನರಸೀಪುರ [2018-19 ಯೋಜನೆ ¥ ನ ಆ ರಾಜಯ್ಯ) 6.00 2.99|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ತೋಜನೆ ಸ ಸಂಜಯ ು; 
115 ಮೈಸೂರು ತಿ, ನರಸೀಪುರ ತಿ. ನರಸೀಪುರ 2018-19 ಆಂ ವಿ ಲ ಉಕ್ಕಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಗುರುಮಲ್ಲಯ್ಯ ಜಿನ್‌ ನಂಜಯ್ಯ) 6.00. 2.99[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಹೊರಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಕಾಣ ಯೋಜನೆ (ಹೆಚ್‌ ಪಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್‌ ಕ R ಬ 
6 ಮೈಸೂರು ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಿ, ಸರಸೀಪುರ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಪುಟ್ಟಮಾದಯ್ಯ) 3 6.00 2.99|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ದೊಜೇಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಕಾಣ ಯೋಜನೆ (ಮಹದೇವಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಲೇ R ಇರಿ ಮೂ 2 
117 ಮೈಸೂರು ತಿ. ಸರಸೀಪುರ ತಿ. ನರಸೀಪುರ [2018-19 ಯೋಜನೆ ಮರಿಮಾದಯ್ಯ) ್‌ 3 5.00 2.99|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಪಿ ಜಿ pe Wy ಮಗಾ 
118 ಮೈಸೂರು ತಿ. ಸರಸೀಪುರ ತಿ. ನರಸೀಪುರ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಸಘ ಕೊಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಕಾಳೆಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಲೇ ನಿಂಗಯ್ಯ) 6.00 2.99|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ರಾಮೇಗೌಡನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ( ಪುಟಸಾಮಿ ಬಿನ್‌ ಲೇ - R _ ಸ 
19 [ಮೈಸೂರು ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಿ. ನರಸೀಪುರ [2018-19 ಯೋಜನೆ ರಂಗಯ್ಯ 3 - ಜವ ' 6.00 2.99|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಪ್ಚಾಕೇಜ್‌ ನಂ.01 ಬಿ.ಬೆಟಹಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ (ಲೊಲಯ್ಯ ಬಿನ್‌ R ವ 
120 [ಮೈಸೂರು ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಿ. ನರಸೀಪುರ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಗಾರಿ ಮಾದಯ್ಯ) ಬಳ್‌ 3 6.00 0.0೦/ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಸುಜ್ಜಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೆಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ನಂಜಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಲೇ N NN 
ು ನಃ 7] pe — ಕಾ 6.00. .19|ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
121 |ಮೈಸೂರು ತಿ. ನರಸೀಪುರ |ತ. ನರಸೀಪುರ [2018-19 ಯೋಜನೆ ಮರಿನಂಜಯ್ಯ) - 0 3.19 
ಷ ಘಟ ಮ ನಮಃ ಯಲೆ 
122 [ಮೈಸೂರು ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಿ. ನರಸೀಪುರ 2018-19 MR ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕೇತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಮಣಿ ಕೊಂ ಚಿಕ್ಕವನು) 6.00 0.೦೦/ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4702 - "ಟಕ 2 ರು ಬಿನ್‌ ಮಲಯ y ಹಿ 
123 ಮೈಸೂರು ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಿ. ನರಸೀಪುರ 2018-19 Wo ವಿಶೇಷ ಘ ಐನೋರಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ( ನಿಂಗಯ್ಯ ಬಿಸ್‌ ಮಲ್ಲಯ್ಯ) 6.00. 0.00[ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
F _ ಷೆ ೫ಟ 2 4 N | N ರುಲಿದೆ 
124 ಮೈಸೂರು ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಿ, ನರಸೀಪುರ (2018-19 Mo ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮಡವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ( ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್‌ ಸಿದ್ದಯ್ಯ) 5.00 3.19|ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4702 ~ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ K ಎ ಸಲೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
125 [ಮೈಸೂರು ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಿ, ನರಸೀಪುರ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಜಳ ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಮಹದೇವಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಲೇ ಕುಳ್ಳಯ್ಯ) 5.00 2.65 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ NN ಮ ಮ ತ KR ಹೊಳವ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಧುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
126 ಮೈಸೂರು ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಿ. ನರಸೀಪುರ [2018-19 ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಚಿಕ್ಕತಾಯಮ್ಮ ಕೊಂ ದೊಡ್ಡೀರೆಯ್ಯ) 5.00 2.65 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ NN NR K [ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು. ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
127 ಮೈಸೂರು ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಿ. ನರಸೀಪುರ 2018-19 ೋಜನೆ ಜಳ [ಹೊಸಕುಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ( ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕೆಂಪಯ್ಯ ) 5.00 2.65 ಪ್ರಗತಿಯಲಿದೆ Ep 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ; OO ಹ PN ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
128 [ಮೈಸೂರು ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಿ. ನರಸೀಪುರ [2018-19 Wo ಷಘ ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ( ಮಾದಮ್ಮ ಕೊಂ ಚಿಕ್ಕ ಹೊನ್ನಯ್ಯ) 5.00 2.65 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದಿ $ 


ಸಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು'ಮೂತ್ತ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ] ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ ೫ Kp ನ i ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ 
TT 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ದೊಡ್ಡೇಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲಾಣ ಯೋಜನೆ (ಮಹದೇವಯ್ಗ ಬಿನ್‌ ಲೇ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರದಿದ್ದು, ವಿದ್ಧುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸ್ಸ್‌ y 4 ಹಃ ಪು: a ¥ Re EE ka iii ಸವ a KN e [<3 ಕ್‌ 
129 |ಮೈಸೂರು ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಿ. ನರಸೀಪುರ 2018-19 ಆಟೋಟ ನಂಜಯ್ಯ) 5.00 2.65 ಪುಸತಿಯಲ್ಲಿದ 
rf ವ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಟಿ. ಬೆಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಲಾಣ ಯೋಜನೆ ( ಮಲ್ಲಾಜಮ್ಮ ಕೊಂ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು. ವಿದುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸೂರು y ು # ಖ್ಯ ) 7: ಮ 
130 (ಮೈಸೂರು 3. ನರಸೀಪುರ ತಿ. ನರಸೀಪುರ 2018-19 AE ಧುಷದವಯ್ಯ ೬ 5.00 266 [ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹ 
-.. 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಬಣವೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನ (ಚಿಕ್ಕಮಾದಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಲೇ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
3 ಆಪು ಪ # ವ ಯುದ % ವಕ್ಸ್‌ % 
11 |ಮೈಸೂರು ತಿ. ನರಸೀಪುರ |ತಿ. ನರಸೀಪುರ [2018-19 ಸಳ ಧಂಳಯ್ಯನ ಹೂವವ್ಯ 5.00 266[ ಯಲ್ಲಿದೆ 
—t- 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
132 ಮೈಸೂರು ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಿ. ನರಸೀಪುರ [2018-19 ಜೆ ಸ ಕಾರ್ಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ( ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜನ ಬಿನ್‌ ಲೇ ನಂಜಯ್ಯ) 5.00 2.66 ou ಡು § 
| 4702 - ವಿಶಾಷ ಘಟಕ ಹೊಳವ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
133 |ಮೈಸೂರು ತಿ, ನರಸೀಪುರ ತಿ. ನರಸೀಪುರ 2018-19 ನ as [ನೊಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನಿ (ನಂಜಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕುಂಟ್ರಯ್ಯ) 5.00 0.00 ಮ i 
ಯೊ ಪ್ರ 
4 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕಾರ್ಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬ್ರ ಸ y ಪು: ಪ Kd [) 
134 ಮೈಸೂರು ಶಿ. ನರಸೀಪುರ ತಿ. ನರಸೀಪುರ 2018-19 Moo (ಹೋಮಿ ಬಿನ್‌ ಬದ್ರೆಯ) 5.00 0.0೦ (ಫ್ರತಂಬಲ್ಲಿದ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಸೋಸಲೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಕಾಣ ಯೋಜನೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸೂರು , ನರಸೀಪುರ ನರಸೀಪುರ 2018-19 4 ನ್‌ ರ 2 " 
135 [ಮೈಸೂರು ತಿ:ನರಸೀಮು ಫಸಲ ಯೋಜನೆ (ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಬಿನ್‌ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ) 5.00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
NNER ತನಿನರಸಮಕ PRES 2018-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಹೊಸಕುಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಹೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
136 ಮೈಸೂ! jp ನರಸ ಯೊಜನೆ (ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್‌ ಲಿಂಗಯ್ಯ) 5.00 0.0೦ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕೊ ವಿ ಕೊರೆಯುವ, ಕಾಮಗಾ 
137 ಮೈಸೂರು ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಿ. ನರಸೀಪುರ 2018-19 Noa ಷಘ ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಬೆಳ್ಳಯ್ಯ) 6.00 000 ಮ . ಕಾಮಗಾರಿ 
ನ ಪ್ರಗತಿ 
Ra] 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
138 ಮೈಸೂರು ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಿ. ನರಸೀಪುರ 2018-19 ಜನೆ i ಕಳ್ಳಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ (ಸಾಗಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ರಂಗಯ್ಯ) 5,00 0.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ie 
ಯೊ ಪ್ರ 
pa 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ - 28 : ಮಲುಗನಹಳ್ಳಿ (ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ) ಗ್ರಾಮದ ರವಿ 
139 ಮೈಸೂರು ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ 2018-19 ಟೆ ie ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ದೇವಯ್ಯ ರವರ ಸ.ನಂ. 37 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 5.00 1.60[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
§ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮಿರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಈರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಗೆಂಡೆ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಸನಂ. 3ರ 
ಸೂರು ಆರ್‌. ಸಃ ಆರ್‌. 2018-19 2 WN 6 ; ಇಮಗಾರಿ ಪ. A 
149 ಮೈಸೂರು ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ 01 ಯೋಜನೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ' ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 5.25 1.60[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
gy 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಚೆಲುವಯ್ಯ ರವರ' ಸನಂ. 245/4 ರ: [si 
141 [ಮೈಸೂರು ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ ಕೆ.ಆರ್‌, ನಗರ 2018-19 £ಜನೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 5,00 1.61 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹ ಕಆರ್‌ ನಗರ ರಿಕ ಸಿ 2018-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -ಎಸ್‌,ಸಿ.ಹಿ - 29 : ನಾಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಧಮನ ಹಿಸಿರದದ 
1425|ಮೈಸೂರು 5ರ ೪4 ಯೋಜನೆ ದೇವರಾಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ 'ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 5.00 1.465ಮಗಾರಿ ಪೂ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಬಸವರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್‌ ಅಕ್ಕಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 8 
143 [ಮೈಸೂರು ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 5.00 1.46| ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಹಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿನ್‌ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ | 
144 ಮೈಸೂರು ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ |ಕ.ಆರ್‌.ನಗರ [2018-19 as: ಸ ಮ 4 ASAE ದ್ದಯ್ಯ 5.00 1.47 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
F t- 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮಲುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಿರಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್‌ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀವಿಗೆ 
145 [ಮೈಸೂರು ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ [2018-19 ಹ FE Ki ಸಮ ನ ಗಾರ. ಸ್‌ 5 5.00 4.47|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
R 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಹೊಸ ಅಗ್ರಹಾರ ಹೋಬಳಿ ಬಸವರಾಜ ಪುರ ಗ್ರಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ 
ಸು WN | ಧಿ ಮಃ ಷೆ ಗೊಂಡಿದೆ 
146 ಮೈಸೂರು ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 5.00 0.೦0|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂ 
8 ನ f ರ ಆರ್‌. ನಗರ 2018-19 4102 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಹೊಸ ಅಗ್ರಹಾರ ಹೋಬಳಿ ಗಳಿಗೆಕೆರೆ ಗಮದ ಸಹದೇವ ಬಿನ್‌ ಮಂಚಿಗಯ್ಯ ರವರ il SRE REL 
14 ಮಸೂರು ಶವರ್ಸ್‌: 'ನಗ ಸ ಯೋಜನೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 5.00 0.00 ಕ 
& ವ 4 A ಕಿರ್‌. ನಗರ 2018-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಹೊಸ ಅಗ್ರಹಾರ ಹೋಬಳಿ ಗಳಿಗೆಕೆರೆ ಗ್ಸಮದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್‌ ಪೂಜಾರಯ್ಯ ರವರ p ಪಗಾರ ಪನಗೂಂದಿದ 
148 [ಮೈಸೂರು ಅರ್‌ನ ರ iW ಯೋಜನೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 5.00 0.00 ಸ 


ಮ ಅಂದಾಜು ಮೊ 
ಕ ಜಿಲೆ ಕತ 4 | p ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


) 
ಸಂಖ್ಯೆ ಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ೇ: ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿ' ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗ 
ಮ 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -ಬಿಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ - 30 : ಭೇರ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪು ಪುಟ್ಟರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಹೊಂಬಯ್ಯ 
9 [ಮೈಸೂರು ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗೆ: ಕೆ.ಆರ್‌. ನಃ -19 ¥ ಗಾ ಇ 0) 
149 [ಮೈಸೂ ಆರ್‌. ನಗರ ಆರ್‌. ನಗರ [2018-1 ಯೋಜನೆ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬೊವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 5.00 1.40/ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
_ _ 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮಾವತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ತೆಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ 'ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
150 [ಮೈಸೂರು ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ 2018-19 ಯೋಬನೆ R ಕೊರೆದು "ನೀರೊದಗಿಸುವ "ಮಗಾ. 5,00 1.40|ಕಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೋಡಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕೆಂಪಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
1 ಮೈಸೂರು ಕೆ.ಆರ್‌, ನಗರ ಕಿ.ಆರ್‌, | - hd ಮಗಾ 
15 ಸೂ ಆರ್‌, ನಗ ಕೆ.ಆರ್‌, ನಗರ 2018 19 ಯೋಜನೆ ಕೊರೆದು ನೀರೊದೆಗಿಸು: ವ ಕಾಮಗಾರಿ. 5.00, 1.41 |ಕೌಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ನಾಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಮರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವಿ ಬಾವಿ 
15 ಮೈಸೂರು ಕೆ.ಆರ್‌. ನ .ಆರ್‌. ಮಗಾ 0 ೧: 
2 ಮೈಸೂ ರು ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಕೊರದು ನೀರೊದಗಿಸು. ವ ಕಾಮಗರಿ. 5.00 1.41|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
1 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ - 31 : ಹನಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್‌.ಕೆ. ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್‌ 
153 [ಮೈಸೂರು ಕೆಆರ್‌. ನಗರ ಕೆಆರ್‌. ನಗ [2018-19 ಯೋಜನ ಕರಿಯಯ್ಯ. ಸನಂ. 75 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ 5.75 3.46|ಕುಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನ ಕಾಮಗಾರಿ. 
} 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಜವರಿ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ - 
154 ಮೈಸೂರು ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗ ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗ: 018-19 : ಮಗಾ N 
ಸೂ ಆರ್‌. ನಗರ ಆರ್‌, ನಗರ 2018. ಯೋಜನೆ ಟಾಂ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 5.00 3.46|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ನಾಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್‌ ತಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 
155 ಮೈಸೂರು ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ ಆರ್‌. ನಗರ - : ಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊ 
ಸೂ ರ್‌, ನಗಃ ಕೆಆರ್‌. ನಗ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಕೊರೆದು. ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. _ 5,00 3.47|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-ಎಸ್‌.ಸಿ,ಪ - 32 ಹಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಸಂತೆಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ನಿಂಗಯ್ಯ ರವರ 
6 ಮೈಸೂರು ಕೆ.ಆರ್‌. ಕೆ.ಆರ್‌. ಸಃ -— ಗಾರಿ ಪೂ ೧ 
15: ಸೂರು ಆರ್‌. ನಗರ ರ್‌, ನೆಗರ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 5.75 0.00|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ.102:- ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಳ್ಳಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ 
157 ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ 2018-19 ಜ್‌ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್‌ ಡೇವಯ್ಯ ರವರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 5.00 4.38|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಯೋಜನೆ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


7 4702 - ವಿಶೇಷ ಪಟಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ.106:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ - 
158 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ" 2018=19 Ne ಜನೆ ಜಳ ಮುತ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್‌ ಎಸ್‌ ಮಾದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 6.00 2.32| ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. ' 
Rl 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂ ರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾದಮ್ಮ ಕೋಂ 
59 ಮೈಸೂರು ಸೂರು ಗಾಮುಃ ಶ: -1 U Kk] ಇಮಗಾರಿ ಪಗತಿಯಃ 
! pis ಮೈಸೂರು ನಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ 2018-19 (ಯೋಜನೆ ಲೇಟ್‌ ಮಂಚಯ್ಯ ಉ. ಮುದುಕಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. 8.00 2.44|ಕಂಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
$702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಕಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್‌. ರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
0 ಮೈಸೂರು ಸೂ: ಕಾಮುಂಡೇಶ್ಪ -— - Kl Kk - ಇಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ 
160 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ [208-9 [ಜನ ರೇಟ್‌ ಚಿಕ್ಕರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ "ಲ್ಯಾ ಯೋಜನೆ. 6.00) 2.32|ಕೌಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದಡದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗೆಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ 
161 [ಮೈಸೂರು ಸೂರು ಮು: _ i N ಮಗಾ ಡಿ 
! ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು [ಜಾಮುಂಜೇಶ್ವರಿ [2018-19 [ಯೋಜನೆ ಚಕ್ರಕಾಳಯ್ಯ ರವರ ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕೆಲ್ಯಾಣ.. ಯೋಜನೆ. : 600 2.31|ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ' ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದಡದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟಮಾದಮ್ಮ 
62 [ಮಿಸೂರು ನ ಸೂರು ಮ: _ ಸ ಸ ಇಮಗಾರಿ 2, 
) ಸಿಸೊರು ಮೈಸೂರು 'ಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಕೋಂ ಚೆಕ್ರಕಾಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ” ಯೋಜನೆ. 8.00 2.31|ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
" 4702 ~ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮು ಬಿಸ್‌ ರಾಮಯ್ಯ 
3 ಮೈಸೂರು ಸೂರು ನಮುಂಡೇಶ್ನ 18- * ಪ ಮಗಾ: ಮು 
16 ಸೂರು ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ 2018-19 ಹೋಜನ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೋಜನೆ. 6.00 2.32|5ಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Kl 
R 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ.107:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
164 [ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಮುಂಡೇಶ್ಲಂ [2018-1 ” d ಮಗಾ: ಯಃ 
ಸೂ [i 'ಬಾಮುಂಡೇತ್ವ 018-9 ಯೋಜನೆ ಭದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ದೇವಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. * 6.00 2.32|ಕೌಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪ್ರೆಕಾಶ ಬಿನ ಸಿದ್ದಯ್ಸ 
165 [ಮೈಸೂ ಹ್ಯುಷೂರು ಮುಂಡ: 2018-. * ೪ 4 [a ೊಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ: 
ಸೂರು ಮೈಸೂ: ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ 018-19 ಸೋಜನೆ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. 6.00 2.31|ಕೊಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕ್ರಮ A Pa _ 4 ಎ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ y ಗ _ 
pe ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ| ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 
ಸ AE ಮಂಡಿ: 200818 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಕಮ್ಮ ಕೋಂ WES 6 ಪಗತಿಯಲಿದೆ 
166: |ಮ್ಮಸೂರು ಮೈಸೂ ಸ § ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. 5.00 231 ಗಾರಿ'ಪ್ರಗತಿಂಬಲ್ಲಿ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಲವಾಲ ಹೋಬಳಿ ಕೆ.ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 
ಏಿಸೂಡು ಸೂ ಣು _ i ಛ್‌ ಮ್ಯ ಇ ಸ್ಸ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
16] 1|ಮೈಸೂರು ಮೈನೂರು ಾಮುಂಡೇತ್ರರಿ" [2018-19 ಯೋಜನೆ ಸೋಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಬಿಳಿಗಿರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. 6.00 2.33|ಕುಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
pF 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮ್ಯಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಂಡವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಜಿನ್‌ 
ಸಾ R ್ಥ ¥ ಜ ಮೃ; $! '್ರಮದ ೨ % ಉಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ: 
168. ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ” 2018-19 ಯೋಜನೆ ಈರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. 6.00 2.32|ಕೌಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
& 4702 - ವಿಶೇಷ ಪಟಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ.108:-ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ 
169 [ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ [2018-19 ಯೋಜನೆ ಹ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ನಂಜಯ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 6.00 2.35|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಯೋಜನೆ. 
8 ಗ ಗ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮ್ಯಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮ್ಯಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಮೈಸೂರು ಇಮುಲಡೇಶ್ತರಿ |2018-19 i k& ಣು ka Kk ಪ್ರ ಪ್ರ ಗಾರಿ ಪೂ ೧೦ಡಿದೆ 
110: ಮೈಸೂರು ದಾಮುಲಿಡೇಶ್ಪ! % ಯೋಜನೆ ರಾಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. 8.00 2:34|ಕಾಮಗಾರಿ" ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[y 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಳಸ್ತವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 4 
ಮ g 4 p ಧ್ಞಮ್ಯು 6; ಸ್ರ ಮದ ಶ್ರಿ ಉಮಗಾರಿ ಪೂ: ೧೦ಡಿದೆ 
im [ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವಂ [08-5 [ನ ನಾಗರಾಜು ಜಮೀಗಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. 6.00|  2.34|ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂ। 
K K ನ i [ 4702 ಎ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮ್ಯಸೂರು ಜಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂ ಸವಾ ಮೋಲ ಕಾಸವಾನ ಮರ ಈ ನ ST 
172 [ಮೈಸೂರು [is ಬಾಂಡ 3 ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕರಿಯಯ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. 7.00 2.34 
K 4702 ~ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಳಸ್ತವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೀ ಮ 
3 |ಮೆಸೂರು ಸೂರು ಮು: w ೫ ಛ್ಞಮೃ ಇ: ಸಃ ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಃ ಗಾರಿ ಪೂ 
19. ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು 'ಚಾಮುಂಡೇಶ್ಥರಿ [0-9 ಟನೆ ಪೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್‌ ಚಕ್ಕವೆಂಕಟಯ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. 6.00]  2.34/ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ye ತ ಮಂಡ [diese 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮ್ಯಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಳಸ್ತವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ತಿಸಿ ಮನಗನಡಿರ 
14 [ಮ್ಮೈಸೂರು ಸಸ kif ವ [ಯೋಜನೆ ಮಂಚಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್‌ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. 6.00 2.35 Fal % 
§ 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ  [ನಾಫೇಜ್‌ ನಂ.109. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
- ವಿಶೇಷ ಘಟ ಇ: ಗಾಃ | 
175 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು [ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಶೀಮತಿ ಪುಟ್ಟತಾಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಈಶ್ವರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ - 6.00 2.96|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಯೋಜನೆ. 
iF: 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕಯ್ದ ಬಿನ್‌ R 
ಥೆ ಯೂರು ಮು: ಹ 2 p] ಸ kd ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
176 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ |2018-19 ಜಿಸಿ ಟೋರಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ. 7.00 2.958 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಲವಾಲ ಹೋಬಳಿ ಕೆ.ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ 2 
ಸೂರು ಮು pl s kb A F ಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
SED ಮೃಸೂರು 'ಜಾಮುಂಡೇಕ್ಥರಿ 20 [ಜನೆ ಕಾಳಯ್ಯ ಬನ್‌ ಚ್ಕನಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ, 600 295 ಸ್‌ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಲವಾಲ ಹೋಬಳಿ ಕೆ.ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ - y 
ು ಸೂ ೧ ಮು -19 kd HSK [y WAS ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
178. [ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು p 'ಸಾಮುರಿಡೇಶ್ನರಿ:., 120181 ಯೋಜನೆ ಶ್ರೀಮಶಿ ಮಂಗಳ ಕೋಂ ರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. 6.00 2.96 ky 
Fs 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಹುಳೇ ಕೆಸರೆ ಗ್ರಿಮದ ಮರಿಸ್ಥಾಮಿ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ # 
ಸ y ಟ್ರ ನಮುಂಡೇ: ಸ] Ks Le, ಣಾ ಖು ಿಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
179 [ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು 'ಚಾಮುಂಡೇಕ್ಸಂ 08 ಜನೆ ಚಿಕ್ಕಮಾಚಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. a 
K - 402 - ಕೀಡ pit ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ.111:- ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ 
180 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ |2018-19 Wl ಕ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕರಿತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 6.00 3.94|ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
y ಯೋಜನೆ. 
If 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು 'ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಸ್ಲಾಮಿ ಚಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ 
೨ ಾಮುಂಡೇಶ; Ey ¥ ಧ್ರ ಮ್ಯಸೂ 3 ಸ್ಸ ಗಾಃ E ವಿಬ್ಭುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
181 [ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ: *.]2018519 ಯೋಜನೆ ಮಾದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. 6.00 0.00|ನಿದ್ಧೊತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗ kg 
4712 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌ ಸಂ,112:- ಮಾಧವಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ. ಮೋಹನ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಕೇರಾಫ್‌ 2 
ಫು ಸಿ ಸೂರು ರಕ A i ರಿ ನ 'ವಿದ್ಭುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ; 
182 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ವರುಣಾ OES [ens ಕುಮಾರ್‌ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 0.005್ಯ ನಲ್ಲಿ ಗಸ! 
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ಕ್ರಮ ; ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಸಂಜ ೪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ರೂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗ"1 
5 ಕೆಗಳ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ್ಯಸೊರು ತಾಲ್ಲೂಕ, ಕೂಡೆನೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮರದಾಸಯ್ಯ ಬನ್‌ 
183 ಮೈಸೂರು ವರುಣಾ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಚಕ್ರಮಾದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 ತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗ 
ಎ 4702 - ವಿಠೇಷ ಘಟಕ ವೈಸಾರು`ಕ್ಸ್‌ ುಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು. 'ಕುಪ್ಪೇಗ್‌ಲ ಗ್ರಾಮದ ರನ್‌ ನನ್‌ ಪಾಡ್‌ 
184 ಮೈಸೂರು ವರುಣಾ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 ಕಾಮಗಾರಿ: ಪ್ರ 
_ 4702 - ವಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜತ್ಸ ಪೃಸಾರ್‌ ನಾನ ನಷ ನಾದ ಜಯಮ್ಮ ಸನ 
185 ಮೈಸೂರು [ವರುಣಾ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಚಿಕ್ಕರಂಗಯ್ಯ ರವರ "ಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರ 
K 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ುಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನೆಗೊಡು`ತಾಲ್ಲೂಹ, ಕಾರ್ಯ ಗ್ರಾಮಪ ಸಿದ್ದೆಯ್ಕೆ ಬಿಸ್‌'ಲೆ 
186 ನಂಜನಗೂಡು ವರುಣಾ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ರವರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 7.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು. ದೊಡ್ಡಹೊಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಜೆ ಬಿನ್‌ 
187 ನಂಜನಗೂಡು ವರುಣಾ 2018-19 ಉಮಗಾ 
ನಗೂ ದುಃ 0 ಯೋಜನೆ ಲೇ. ಜವರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕೆಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 7.00, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಪ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥಾಮಿ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ 
188 ನಂಜನಗೂಡು ವರುಣಾ 2018-19 H ಇಮಗಾರಿ ಪ್ರ 
ಜನ ಯೋಜನೆ ಕಾಳಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 7.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರ 
4702 ~ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೊರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅಳಗಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ನಂಜನಗೂಡು ವಃ 2018-19 , NS ಣು 
89 ನಂಜನಗೂ ರುಣಾ 018-1 ಯೋಜನೆ ಆ ಲಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 7.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು. ಬಿಳುಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಸ್‌ 
ನಂಜನಗೂಡು ವಃ 2018-19 " ಗಾ 
190 ನಂಜನಗೂ ರುಣಾ 015- ಯೋಜನೆ ಆ ಚಿಕ್ಕರಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 7.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. » ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೀಳನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚೇತನಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್‌ 
9 ನಂಜನಗೂಡು ವರು: 2018-19 ಮಗಾ ಕಿ 
91 ನಂಜನಗ 'ರುಣಾ ೦18 ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 7.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ರಂಗಾಚಾರಿಹುಂಡಿ ಗಾಮದ ದಾಸ ಬಿನ್‌ 
ನಗೂಡು ವಃ 2018-19 A [i ko ಲ 19s _ R 
192 ನಂಜನಗೂ ರುಣಾ 018: ! ಯೋಜನೆ ಕಾಳರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 6:00 ತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರ 
93 ಟ.ನರಸೀಷುರ ವರು, 2018-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಂಗಾಚಾರಿಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಯ್ಯ ಬಿ K 
ನರಸೀಮು ಹಾ § ಯೋಜನೆ ಲೇಟ್‌ ದೋಳ್ಳಯ್ಯ ಜಮೀನಿಗೆ 'ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮದ್ದಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
ನರೆಸೀಷುರ ವರುಣಾ 2018-19 - ಮಗಾ 
194 ನರಸ: ವೆರುಣಾ 018. ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 7.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರ 
/95- ಆರ್‌. ನಗರ ಕೆಆರ್‌. ನಗರ 2018-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಹೊಸ ಅಗ್ರಹಾರ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ವಡ್ಡರಗುಡಿ ಗ್ರ ಗ್ರಮದ ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ರವರ 
ಅರ್‌. ನಗ ಅಲ. fy ಯೋಜನೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಜಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 5.75 ಹೊತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗ 
196 ಆರ್‌. ನಗರ ಕರ್‌. ನಗರ 2018-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಹೊಸ ಅಗ್ರಹಾರ ಹೋಬಳಿ ಗೇರದಡ ಗ್ರಮದ ಪಃ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿ ಯ್ಯ ರವರ W 
ಪರ್‌. ನು RO ಯೋಜನೆ [ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರದು ನೀಸೊದ: ದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬಡಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 5.50 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗ 
” 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಿಸಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್‌. ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರೀ ಶಾಂತಮ್ಮ 
197 ಮೈಸೂರು [ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ |2018-19 ಯೋಜನೆ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ್ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ "ಯೋಜನೆ. 6.00 ತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ುಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಔ`ಎಸ್‌ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರೀಮತಿ ಳೆಗಮ್ಮ 
ಸೂರು ಮು: _ ೫ 
198 ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಕೋಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಕಾಣ ಯೋಜನೆ. 6.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಸೊರ" ಜ್ಚ್‌ ನ್ಯುಷಾಹ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್‌ ಕಲ್ಲಹ್ಟ್‌ ಗ್ರಾಮರ್‌ ರಾಷಾಜ್ಕಾ್‌ ನ್‌ 
199 ಮೈಸೂರು - | ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ: ಯೋಜನೆ. 5.00 ತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರ; 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಪ್ಯಸಾರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲಾಕು`ಎಿಸ್‌ಕ್ಪಹ್ಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ 3 ಡಾಡ್ಡ್‌ದ್ವಯ್ಯ 
200 ಬ್ಯಿಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಜಿನ್‌ ಕೆರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. 6.00 ತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರ 
KR 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು `ಜಿಕ್ರ್‌ ಹಸೊರು ತಾಲ್ಲೂಕು" ಎಸ್‌. ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
ಸೂರು - , 
201 ಮೈಸೂರು [ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ [2018-19 ಯೋಜನೆ [ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. 6.00 ತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಪೈಸಾರು`ಷಳ್ಳ ಪಸ ತಾಮ್‌ ವ್‌ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರ ವರನರಯ್ಯ ನರ್‌ T 
ಸೂರು ಉಮ _ ಗಾರಿ ಪ; 
202 ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ [2018-19 ಯೋಜನೆ ಟ್‌ ಮರಿಪಿಳಯ್ಯ. ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಫಾಣ ಯೋಜನೆ. 6.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗ. 


pA 
KL 
z 


' ಡು % ್ಯ § M ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ prod 5 ¥ 
ತಮ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು “ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ| ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಸೂರು ಜಲ್ಲೆ ಮೈಸಾರು'ತಾಲ್ಲೂಹ ತಳ್ಳೊರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹದೇವಮ್ಮ k 
ರ ಸೂ! ಸೂರು ಮು: 1 ವ ಯ; ಲ 
203 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ನರಿ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಕೋಂ ಹಾಳಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಕಾಣ ಯೋಜನೆ. 6.00 1.65|ವಿದ್ಭುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಸೂರು ಜಿಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದನಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮರಾಜು`ಬಿನ್‌ 
ಸರು ಸೂರು ಮು: ವ ೫ ತ » ಹಿಲಿದೆ 
204 [ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು 'ಜಾಮುಂಡೇಶ್ನರಿ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ. } 6.00 1.64|ವಿದ್ಭುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


1456.00) 681.27 


705: ou ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಜ್‌.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಜಿ. ಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
ಪ ಸ 
1 |ಮೈಸೂರು ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟೆ |ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟೆ |2018-19 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಲ್ಲುಮುಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜನರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕಬಿನಿ ನದಿಯಿಂದ ಏತ 200.00 1.1 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಯೋಜಃ ಇ A 
p ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 


5!ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ 


SR ೫ PENS ನಯವಟ 2018-19 4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಣಿಗೇಟ್‌ (ಲಿಂಗಾಪುರ) ಗ್ರಾಮದ § ಆರ್ಧಿಕ ಬಿಡ್ಜ್‌ನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
2 ಸೂ ಕ್‌ ಸಾ ಯೋಜನೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ, 400.00 0.00 ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯಲಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದ ಮಹದೇವನಾಯ್ದ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ 
3 |ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ 12018-19 ೫ NSEC § ಲ್ಯ i ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 


ಯೋಜನೆ ಕರಿನಾಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 30.00) 2.71 


4702 - ಗಿಿಜನ ಉಪ ಇ [ನರು ಜಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಚನದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ 
4 [ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಜೇಶ್ಲರಿ [2018-19 ಕು ಜನಾಂಗದ ಚೌಡನಾಯ್ಕ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಚಿಕ್ಷನಾಯ್ದ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತಿರ ಚಿಕ್‌ಡ್ತಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 4 ಸ ಯೋಜನೆ ೪ Ke] 3 % 20.00 13.00 

ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ವ್ಯಾಕ್‌ ನಂ2ರ-`ಪೈಸಾರ ಪ್ಪ ಸಾಾನಗೂಡ ಪನ ಪರಾ ವಡ 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ 


5 [ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು 2018-19 [eS ದೇವನಾಯಕ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. 7.00 4.95| ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪೆ ಮೈಸೊರು ಜಕ್ಸೆ ನೆಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಷ್ಟೆಸೋಣಗೆ ಗ್ರಾಮದೆ `'ಪ್ರೆಕಾಶ್‌ ಸಿ `ಬಿನ್‌ RARE 
6 [ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು 2018-19 ಯೋಜನೆ ಲೇಟ್‌ ಚಕ್ಕನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. 7.00 5.18!ವಿದ್ಧೂತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
7 4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಮೈಸೊರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೊಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಬ್ಬಾಲಿ'ಗ್ರಾಮದ ಜವಕನಾಯ್‌ ನನ್‌ 
ಳುಸೂರು N ke ಸ ಹ ೩ತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಗತಿಯಲಿದ 
7 , ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು [ನಂಜನಗೂಡು 2018-19 Wee ಡೇವನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲಾಣ ಯೋಜನೆ. 7.00 5,50|ವಿದ್ಧುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
ಮೈಸೂರು `ಜಿಕ್ಲನಾವನಗಾಡ್‌ ಇದ್ದಾನ ಪ್ಲಾಹಳ್ಳ ಸ್ರಾವದ ಮತ ಪುಟ್ಟಮಾದಮ್ನಾ 
Ke K ಜು 4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ N ಹ] 5 ¢- - _ 
ಗ 8 [ಮ್ಯಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು [ನಂಜನಗೂಡು ' [2008-9 [ವ | ಕೋಲ ಜವರನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. 7,00) 4,54|ವಿದ್ಭುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
ಮ್ಯಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೆಂಜನೆಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು" ಮಾದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ್ರೀಮತಿ 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಗಂ ಲೇ ನಾಯ ಮಿ: W 4 
9 [ಮಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು [ನಂಜನಗೂಡು 208-9 ಈ ನುಪದವನ್ನ ಕೋಂ ಲೇಟ್‌ ಮಹದೇವನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ $.00 5,08|ವಿದ್ಧುತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Tr ನ್‌್‌ 370 - ಗಿರಿಜನ ಇವ ಿಸಾಶ"ಜನ್ಲ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಮಸ ಷನಾಗಗ್ರಾವರ ಸದ್ಯಾ ಸಾ 
lo ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು:  1|2018-19 ಯೋಜನೆ ಲೇಟ್‌ ಕೆಂಪನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. 7.00 4.75|ವಿದ್ಧುಶ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ  [ಹೊಸಫೋಡಿ ಗ್ರಿಮದ ಹೆಚ್‌.ಎಂ`ಕವಾಣ್‌ ಬನ್‌ ರಾಡ್‌ ರಾನಾ ಕಷ 
ತ್ತು ಸೂರು N ವರುಣಾ - R ಇಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ 
11 [ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು ವರುಣಾ 2018-19 ಯೋಜನೆ [ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬದಲಿ) 6.00 0.೦೦|ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
[72 4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಇಸಪೋಟಿ ಗ್ರಮದೆ ಕ. `ಬಸವೆರಾಜು`ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಕಾಳಹುಚ್ಛನಾಯೆಕ'ರವಕ 
ಳು ಸೂರು y ಣಾ ನ R ಇಮಗಾರಿ ಪಗತಿಯಲಿದೆ 
12 ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು ವರುಣಾ 20189, ಯೋಜನೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬದಲಿ) 6.00 0.೦೦|ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ತಲಕಾಡುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ`ಯೋಜಿ 
3 ತಿ. ನರಸೀಮರ  |ತ. ನರಸೀಪುರ [208-9 [ನ is ನು _ 6.25 3.06[ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
£ 4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ K 
14 |ಮೈೈಸೂರು ತಿ. ನರಸೀಪುರ ಶಿ. ನರಸೀಪುರ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಣ್‌ ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ 6.25 0.0೦[ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಮೂಗೂರು ಗ್ರಾಮೆದಲ್ಲಿ'ಗಂಗಾ ಕಲ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ K 
15 |ಮೈಸೂರು ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಿ. ನರಸೀಪುರ |2018-19 ಯೋಜನೆ 3 4 "6.25 3.12|ಕೌಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಸೋಸಲಿ'ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ'ಗಂಗಾ ಕಲ್ಮಾಣ'ಹಾಜನೆ 
16 ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಿ. ನರಸೀಪುರ 2018-19 


ಯೋಜನೆ ' 6.25 0.00|ಕಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕ್ರಮ ಸ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ y y 
Ee ಜಿಳ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಡನಲಕಗಳಲಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗ" 
ಸಂಖ್ಯೆ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ f 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಪ್ಯಾಕೌಜ್‌-ವಿಸ್‌ಸಿ.ಪ 3 ಕಾರ್ಗೆಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕಮನಿಯಯ್ಯೆ 
ಸೂ: ಯಾಪಟ। ಪಃ 8 ಮಗಾ 
17 ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ [2018-19 ಯೋಜನ [ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 6.25 2.52|ಕೌಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| Br - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ನಿಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದೀಶ್‌ ಬಿನ್‌ 'ಮಲ್ಲಪ್ಪ`ರವರ`ಜಹಾನನ್ಹಗರನಾ ಕಲ್ಯಾಣ 
[] ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 6.25 2.52|ಕೊಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ನಿಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಧನರಾಜ್‌`ಬಿನ್‌ ನಿಂಗಪ್ಪನಾಯ್ಕ "ರವರ ಜಮೀನಿನ್ಲಿ'ಗಂಗಾ ಸನ್ಮಾ] "1 
19 ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ [2018-19 ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ,” 6.25 2.53|ಕೊಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
47102 - ಗಿರಿಜನ ಇಪ ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ನಾಗರಾಜ ನನ್‌ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ'ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ನ 
20 |ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ [2018-19 ಜನೆ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ. p 6.25 2.53|ಕುಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
42 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌ ಸಂ.119:- ಮೈಸೂರು ಜೆಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕ ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮದ K 
21 ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಪಿರಿಯಾಪೆಟ್ಟಣ |2018-19 ಕಾಳನಾಯಕ ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಲಾಣ ಯೋಜನೆ ಕೊಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
F; [ fc ಯೋಜನೆ p 3 ್ಯ ಫೆ 6.25 2.43 
ಕಾಮಗಾರಿ. " 
402 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ.120: ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರದೂರು ಗ್ರಾಮದ 
22 ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 2018-19 ಜನೆ ಕ [ಶೀಮತಿ ರಾಚಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಣ್ಣಯ್ಯನಾಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 6.00 2.42|ಕೇಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಿದೆ 
ಸ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
2 ಮಸೂರು ನನಿಮಾವಟ ಪರಿಯಾಪಟಣ 2018-19 4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಳಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಪ್ಪ ಬಿಸ್‌ ಸ ವ ಸೊ 
4 ಪಟ್ಟಣ 7 fe ನ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ. , 6.00 2,42|ಂಮಗಾರಿ' ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಟಪ ಬೀದಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ 
24 [ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ [2018-19 § ಛ್‌ ಶೀಮತಿ ಜಯಮ್ಮ ಬಿಸ್‌ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಲಾಣ ಯೋಜನೆ 6.00 2.42|ಕೌಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
್ಸ id Gi ಯೋಜನೆ = ೬ 8 PY ್ಯ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ 
25 |ಮೈಸೂರು ಹುಣಸೂರು ಹುಣಸೂರು 2018-19 ಯೋಜನೆ ನಲುವ ಗೌರಿಪುರ ಗ್ವಿಮದ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಲೇಟ್‌ ಜವರನಾಯಕ (ಬದಲಿ) 625 4,27|ಕೌಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ pe 
26 [ಮೈಸೂರು ಹುಣಸೂರು ಹುಣಸೂರು 2018-19 ಯೋಜನೆ 5 ಬಿಳಿಕೆರೆ ಗಮದ ದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ನಾಯಕ (ಬದಲಿ) 6.25 4.341ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ 
27 ಮೈಸೂರು ಹುಣಸೂರು ಹುಣಸೂರು 2018-19 ಯೋನಿ ಇ ಧರ್ಮಪುರ ಗಮದ ನಿಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದನಾಯಕ (ಬದಲಿ) 6.25 4.46|ಕೌಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ: i 
28 ಮೈಸೂರು ಹುಣಸೂರು ಹುಣಸೂರು 2018-19 ಯೋಜನೆ [ರಲಗನಾಯಕನಕೊಪ್ಪಯ ಗಮದ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಕೋಂ ದ್ಯಾವಯ್ಯ (ಬದಲಿ) 6.25 4.40|ಕೌಮಗಾರಿ ಜೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
7 4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-ಎಸ್‌ ಸ ೬37ರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂದ್ರ ವ್‌ ಶಿಷ್ಹಾನಾಂಬ'ರವರ 
ಸೂರು ಆಃ ವ; ಕ ಹ RY ಇ! EY 
29 ಮೈಸೂರು ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ ಕೆ.ಆರ್‌, ನಗರ 2018-19 ಯೋಜನೆ . ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 6.25 4.96|ಕೌಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಐಚೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸವರಾಂಬ ಜನ್‌ ಪೌರ್‌ ಅಂನಾನ ರವರ ನವನ ಪಾ 
30 ಮೈಸೂರು ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ ಕೆಆರ್‌. ನಗರ 2018-19 ಜನ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 6.25 4,96|ಕೊಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಹಂಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತವನಮಾರ್‌ ವನ್‌ ಕೆಂಚನಾಯ್ಯ ರವರ ಜಮೋನಗೆಕಾಳಷ್‌ ಬಾನ 
ಸೂರು ಆ E ಮ: ರ್ಣಗೊಃ 
31 |ಮೈಸೂರು ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ ಕೆ.ಆರ್‌, ನಗರ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 6.25 4.96|ಕುಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವ್ಯಾಕಿಜ್‌ ನಂ.177 ಪೃಸಾರ್‌ ಕ್‌ ವಾವ ತಿಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದ 
4702 -"ಗಿರಿಃ ಪ , ಸೆ ರು, ಬೀ; ಭೆ: WN 
32 |ಮೈಸೂರು ಕೆಆರ್‌. ನಗರ ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ [2018-19 g ಜನ್ನ:ಉಪ್ಪ ನರಸಿಂಹನಾಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಸಣ್ಣಮೊಗನಾಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು 6.25 2.42|5ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಯೋಜನೆ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ¢ 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉವ ಹೊಸೆ ಅಗ್ರಹಾರ ಹೋಬ್‌ಗಳಗ 3ರ ಗ್ವಿಮದ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್‌ ಕಂಚನಾಯಕ'ರವರ 
ಸೂರು ಮ; 
33 [ಮೈಸೂರು ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ 2018-19 ಬೋಸ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 6.00 0.೦೦|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
PASE: ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ.177 ಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 'ಕ.ಆರ್‌ನಗರ`ತಾಲ್ದೂಹ ಕಗ್ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಮ್ಮ 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಪ ny ಶು ಬೀ ಿ ನೀರೊ 
34 [ಮ್ಯಸೂರು ಕೆಆರ್‌, ನಗರ [ಕೆಆರ್‌ ನಗರ [2008-9 Kc ಜನೆ ಉಪ [ವನ್‌ ಸಿದ್ದನಾಯ್ಯ ರವರ ಆಮೀಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರೊದಗಿಸುವ 6.25] 0.00[ಕುಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಇಳಿಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಕಮ 34 ಹ K ನ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ _ PS K | 
ಸಂಖ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | ಬಟರೆ ವೆಚ್ಚ| ಕಾನುಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಪಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 
ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌ ನಂ.123 ುಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲಾಹ`ಸಂಗ್ರಾರ್‌ ಛತ್ರ ಗ್ರಾಮದ 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ¢ 
35 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ [208-9 [ನನ ಉಪ ಕಹಾಂ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌, ಮಾದನಾಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ 7.00) 0.92|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
- 4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಮೈಸೂರು `ಜಕ್ಸ್‌ ಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ `ಸುರಗ್ರಾರ್‌ ಛತ್ರ ಗಾವುದ ಶಂಕರನಾಯ್ಕೆ "ಬಿನ್‌ 
36 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ [208-9 [ಜನ ಲೇಟ್‌, ಮಾದನಾಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ. 7.00 0.93|ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಂಗ್ರಾಲ್‌'ಭಿತ್ರ ಗ್ರಾಮೆದೆ ಮಹದೇವನ್‌ಹ್ಯ್‌ 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಖಿ SON 
37 [ಮ್ಯಸೂರು [ಮೈಸೂರು [ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ [2018-19 ಸಜನ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌. ಸಣ್ಣನಾಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ವಾಣ ಯೋಜನೆ. , 7.00 0.92|ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
| 4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಮೈಸೂಹು ಜಿಲ್ಲೆ ಷೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ ಸಿಂಧುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಕನಾಯಕ್‌ ವನ್‌ ಪರಾ 
38 [ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು [ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ (2018-19 ಯೋಜನೆ [ಜವರನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. 7.00 0.93|ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ದಾಹ ಗುಂಗ್ರಾಲ್‌ ಟಿತ್ರ'ಗ್ರಾಮಷ 
p § 
39 ಮೈಸೂರು 'ಚಾಮುಂಡೇಶ [2018-19 4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಸಣ್ಣಸ್ಥಾಮಿನಾಯ್ಯ ಜಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಮಂಚನಾಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ' 
ಸೂ ಶ್ವರ |2 ಯೋಜನೆ 7.00 3.66[ಕ: ಧ್ಯ: 
ಯೋಜನೆ. 
ಪ್ಯಾಔಜ್‌ ಸರಗ ಪ್ಯಷಾರ್‌ ಸೂರು ತಾಲ್ಲೂನ ಸಂದುವ್ಯ್‌ ಸ್ರಾವದ 
7 ಜನ ಉಪ 
40 ಮೈಸೂರು ಜಾಮುಂಡೇಕ್ತರ [2018-19 4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ  [ನಹಡೇವನಾಯಕ ಬಿನ್‌ ಬಟ್‌ ಸಣ್ಣನಾಯಕ ರಪರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯ 700 0.00[ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಐ; ಯೋಜನೆ > Kd ನ 
ಯೋಜನೆ, 
) ಒಟ್ಟು 8250) 114.97 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಬರಗಿ ಹಾಗೂ ಹೊಂಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಿಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ' 
ುಂಡುಪೇಟೆ ಏಂಡುವೆಃ ಪಃ 8 ಇಮಗಾರಿ ಪ್ತ ೦ಡಿದೆ 
| ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಹಳ್ಳ ಬ್ರಡ್ಡ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಥ್‌” ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 60.00 0.೦೦|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಉತ್ತೂರು ಗ್ಯಿಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್‌ ಕಂ 
ಚಾಮ ಮೆ! ಪೆ! | ಸ್ತಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಮಗಾರಿ ಪ: N 
2 |ಚಾಮಲಾಜನಗರ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟಿ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌" ನೆರ್ಮಾಣ ಸಾ ಪಂ 50.00 0.0೦|ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
| 100.00 0.00 
1 [ಚಾಮರಾಜನಗರ [ಹನೂರು ' [ಹನೂರು 2018-19 4702 - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ [ಹೂಗ್ಯಂ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಮಿನ್ನತ್ತುಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 45.00 24.79|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
2 [ಜಾಮರಾಜನಗರ  |ಹನಾರು ಹನಾರು 2018-19 4702 - ಅಣೆಕ್ರು ಪಿಕಪ್‌ |ಉಡುತಾರ ಹ್‌ ವ್‌ ಪ್ರಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 40.00] 24.01 ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾರ್ಣಗಾಂದಡ 
85.00, 48.80 
4702 - ಕೆರೆಗಳ ಅಮಚವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಸೇರುವ ನೀರು ಗಾಲುಪೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು 
ಮರಾಜನ; ಉಮರಾಜನ § 1 3 ಗುರಿ ಪಗತಿಯ: 
1 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ [2018-19 ಆಧುನಿಕರಣ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ 100.00 0.00[ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4702 dn IN ” ದಗ 
2 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ 2018-19 ಆಧುನಿಕರಣ ಸಂತೇಮರಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಉಮ್ಮತ್ತೂರು ಕೆರೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 100.00 4.20|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹನೂರು ಹನೂರು 2018-19 N 4702 - ಕೆರೆಗಳ ಹೂಗ್ಯಂ ಗ್ರಾಮದ ಮಿನ್ನುತ್ತುಹಳ್ಳ ಕೆರೆಯ ಎಡದಂಡೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಡ್‌ ಆಫ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3 |ಜಾಮರಾಜನಗರ ಬ K - ಆಧುನಿಕರಣ ಡ್ರೈನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾನುಗಾರಿ 50.00) 49.69ರ ಂಡಿದ : 
' 4702 - ಕೆರೆಗಳ ಮಿನತುಹಳ್ಳ ಕೆರೆಯ ಬಲದಂಡೆನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 30 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ 
ರಾಜನ ೧ ಹೆನೂ: 2018- ಬ್‌ p ಇರಿ ಪೂಃ ಡಿ: 
4 [ಚಾಮರಾಜನಗರ [ಹನೂರು ಹನೂರು 018-19 ಆಧುನಿಕರಣ ನಡುವೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನ ಲಿಡ್‌ ಆಫ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 44 .66|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4102 - ಕೆರೆಗಳ 
5 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹನೂರು [ಹನೂರು 2018-i9 ಆಧುನಿಕರಣ ಬಾಳಗುಣನೆ ಕೆರ(ಗೆಂಡನ ಕೆರೆ ) ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 40.00 36.18|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಇ 
4702 - dns ಗ T 
6 " |ಚಾಮರಾಜನಗರ [ಹನೂರು [ಹನೂರು 2018-19 ಆಧುನಿಕರಣ [ರಾಮಸಗುಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ತೂಬು ಮತ್ತು ನಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 40.00 36.00|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಒಟ್ಟು 380.00) 167.73 
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಂ] 777 


751530 ನರನ ಸಣ್ಣ ನಾರಾವರ ನವಾಪಮಂದ ವವಧ್‌ರ್ಥ್‌ ಕರ್ಷಕಯಡ ಕೃಸೂಂಡ ನಾವಾಣಾಕಗಗ ನವರ 


(ದೊ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
3s R ಷಿ 5ರ ಶೀರ ನರು ವಾಮಷಾತ್ತ ಯು ವಕ ಪ SN 
ಸಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸ: ರೂ.ಲಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 
kJ ತು 
& _ ಸೂರು ಹುಣಸೂರು 2019-20 4702 - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಬಿಳಿಕೆರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನಂಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿನಾಥಪುರ ಮತ್ತು ಎಮ್ಮಕೊಪ್ಪಲು ಧಾಮಗಾರಿ ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
! [ಮೈಸೂರು ಹುಣಸ ಸೂ - ಯೋಜನೆ ಗಮಗಳ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀಡೊದಗಿಸುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 13.60 0.೦೦|ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ: 
[ T 
p ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂ ಲ್ಲೂಕಿನ ಗು: ಲ್‌ ಮತ್ತು ದೊಃ ನಕೊಪ್ಪಲು 
4702 - ಏತ ನೀರಾವಂ ಮಸರು ಬಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ಕಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಗ್ರಾಲ್‌ ಛತ್ರ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡೇಗೌಡವಕೊಪ್ಪಲು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ್‌ನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ- 
2 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ 2019-20 ಯೋಜನೆ (ಛತ್ರದ ಕೊಪ್ಪಲು) ಗ್ರಾಮದ ಭಾದಿತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕೆರಗಳಿಗೆ ನೀರು 1350.00 0.00 ವಿಸಲಾಗಿದೆ. ks 
* ತುಂಬಿಸಲು ಎಡೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ . Wa 
ಕಟರ್‌. ನಗರ ಆರ್‌, ನಗರ [2019-20 4702 - ಏತ ನೀರಾವರಿ [ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಕಟರ್‌. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಜಪದಕಟ್ಟೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಜ್‌ನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
3 ಮೈಸೂರು ಆರ್‌. ನ ಆರ್‌. ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ > 5700.00 29.785 ಸಲ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. 
7 3 ಬಂದ ವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂ: ನತ್ತು 
_ 4702 - ಬತ ನೀರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರ್ಥ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾಃ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಲ್ಕುಂದ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಜ್ಜಮ್ನ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
4 ಮೈಸೂರು ಹುಣಸೂರು [ಹುಣಸೂರು 2019-20 ಇತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ 14 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರುತುಂಬಿಸುವೆ ಯೋಜನೆ 1900.00 6.20 [ 
Y ಯೋಜನೆ id - - 4 |ನಲ್ಪಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ ಢ್ಯ; 
MK ಫಿನ್‌ ಡಿ ಕೋಟಿ ಹಜ್‌ ಡಿ ಕೋಟಿ 1209-20 4702 - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್‌ ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾ॥। ಭೀರಂಬಳ್ಳಿ ಏಶ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ K ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ್‌ನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
5 |ಮೈೆನೂರು ೧ iW ಯೋಜನೆ ' ಪುನರುಜ್ಛೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. 100.00 0.00|5ಸಲಾಗಿದೆ. 
9063.60 35,95 
5 ಮೈಸೂರು ಹುಣಸೂರು ಹುಣಸೂರು 2019-20 4702 -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ |ಹುಸೇನ್‌ ಪುರ ಕಾಲುವೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 9.00 8.99[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
6 ಹುಣಸೂರು ಹುಣಸೂರು 2019-20 4702' ಕೆರೆಗಳ ಆಧುವಿಕರಣ |ಶಿರೀಯೂರು ಕಾಲುವೆ, ಮಳೆ ಹಾನಿ. ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 9.00 9.00|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
7 [ಮೈಸೂರು ಹುಣಸೂರು [ಹುಣಸೂರು 2019-20 4702 -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ |ಮುದುಗುನೂರು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 5.00 4.97|ಕುಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 `ಮೈಸೂರು ಹುಣಸೂರು [ಹುಣಸೂರು 2019-20 4702 -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ |ಕಚುವಿನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಮಳೆ ಜಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 5.00 5.03[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
9 |ಮೈಸೂರು ಹುಣಸೂರು ಹುಣಸೂರು 2019-20 4702 -ಕಿರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ |ಕಡೆಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 5.00 5.00ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
10 ಮೈಸೂರು ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟೆ |2019-20 4702 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ |ಕರಿಗಳ ಕೆರೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ನಾಲೆಯ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 7.00 6.99 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
- iE - 
11 ಮೈಸೂರು ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ [2019-20 4702 -ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನಿಕರಣ ಗದ್ದಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲೆಯ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 5.00 4.99|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
12 |ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 2019-20 4702 -ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ |ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಅರಸಿನ ಕೆರೆಯ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರೆಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 5,00 4.99|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
50.00 49.96 
ನ್ಯಾಸಾರಾ`ಜಿಳ್ಲ' ಹುಣಸೂರು 'ತಾನ್ಲೊಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ನದಯಿಂದ `ಐತ'ನೀರಾವರಿ 
K 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ದೂರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ" R § 
1 ಮೈಸೂರು ಹುಣಸೂರು ಹುಣಸೂರು 2019-20 ಯೋಜನೆ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 100.00 0.೦0[ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
- ಮೈಸೊರು ಜಿಲ್ಲ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ಸದೆಯಿಂದೆ`ಐತೆ ನೀರಾವರಿ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ು ಮೂ ೬ 3 N 4 
2 [ಮ್ಮೆಸೂರು ಹುಣಸೂರು ಹುಣಸೂರು 2019-20 ಸೋಟೆ ಇಳ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೊಳಗಟ್ಟ ಬಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರು 100.00 0.00[ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಜಃ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಮ ; ತ ೯ N ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ುಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ ಹಂತ ವಿವರಣೆಗಸ ಎಂ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ರೂಂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 
- ್ಯಸೊರು ಜಿಲ್ಲ್‌ ಹೆಣಸೂಹ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಳೆಗ್ಬು `ಎತನೀರಾವಕ ಜನವಸ 
[ಮೂಲಕ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ _, K 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 0] ಗ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ನ್‌ನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
3 [ಮ್ಯೆಸೂರು ಹುಣಸೂರು ಹುಣಸೂರು 209-20 [ನ ಪಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌ ಬಳಿ ರಾಯನಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಜಳ 120.00 000 gn ¥ 
p ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮೈಸಾರು ಸನ್ಸ್‌ ನಕ ಾನ್ನಾವ ಜಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಕ್‌ ಪಕಾಷ್ಣ್‌ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಹೋಜನೆಯ ಮೂ: ರೊ: 
4 [ಮೈಸೂರು ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟ . |ಜಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟಿ 2019-20 92 ಇಪ ಘ ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿಗೆ ಎತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರೊದಗಿಸುವ ಉಳಿಕೆ 70.00 0.೦೦|ನಾಲೆಯ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಕಿಯಲ್ಲಿ 
ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ. § 
mig 
< ಸೂರು ಜಿಲ್ಲ್‌ ಸಆರ್‌ನಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಲಕ್ಷಹಾರ ಹೋಬ ಚಿಕ್ಕಭೇರ್ಯೆ ್‌ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಸಜನೆ ¥ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ 850.00 ಅಕೆಗಳಿಗೆ 
್ಲಿಸೂರು ಕೆ.ಆರ್‌. ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗ 019 ೫ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸನ್ನು ಕ್ಷಿ 
5 [ಮೈಸೂರು ನಗರ ಇರ್‌ನಗರ 209-0 % 95000 0೦0 ್ದೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಮಣ ರಮ ಸಲ್ಲಿಸದೆ 
4 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜವರಯ್ಯ, ಬಿನ್‌ ಅಂಜನೆಯ್ಕ ಜಮೀನಿನ - 
ಸೂರು ಸೂರು. ಬಿ ಸೂರು _ ಬ [J 4 3 ಮ; ಪೂಃ pS 
$ ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು 2019-20 ಯೋಜನೆ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 20.00 13.46|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
R 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಯ್ದ ರವರ 
ಸೂರು ಸ್ತ ಸಿಸೂರು _ ಸಾಳ್ಳ ಗ fd 2 4 ಪಿ ಗಾರಿ ಪೂ 
7 [ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು 2019-20 ಯೋಜನೆ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತರ ಚೆಕಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 20.00 10.29|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ ಬಿನ್‌ 
ಸೂರು ಸೂರು ಸೂರು _ ಇ: ಸ್ಯ ಗ್ರಾಸ 5 ಇಮಗಾರಿ ಪೂ: 
8 [ಮೈಸೂ ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು 3019-20 ಯೋಜನೆ ಮುಡ್ಡೆಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 0.00|5ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ಶಾಲ್ಲೂಕು ರಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಲಗದ 
9 |ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು 2019-20 ಯೋಜನೆ ಇಷ ಘಾ [ಹನುಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 20.00 14.20| ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Kf ಕಾಮಗಾರಿ. 
- 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ [ಮಸರು ಜಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರನಿವ್ವ ಜಾ ವಾವ 
10 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು 2019-20 [ರ ಶೀಮತಿ ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ ವೈರಮುದ್ದಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 15.00 9.85[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
- ರ ಕಾಮಗಾರಿ. | 
_ _ 4702 ~- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳೂರುಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮ 
il ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು 2019-20 ಯೋಜನೆ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 30.00 8.00|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
I 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಸ ಎಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ T 
12 |ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು 2019-20 ಯೋಜನೆ *ಷ ಘಃ ಶ್ರೀಮತಿ. ಹುಚ್ಚಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್‌ ದೊಡ್ಡವೆಂಕಟಯ್ಯ ರಪರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 40.00 21.61 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
) > Wa ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 
+ 
ಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸಳಿಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ 
P 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟ [ಮೈಸ ನ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ದೂ ' ಬಸಳ್ಳಿ 'ಠನುದ ಸಣ್ಣಯ್ಯ | 
13 [ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ವರುಣಾ 2019-20 A ಅಂಕಯ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಅಂಕಯ್ದ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 50.00 0.0೦/ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Kl pa ಯೋಜನೆ KJ KN $ _ 3 ಲ್ಲಿ 
i ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 
¥ 8 [ 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ kd ನ Kl ೪ K “ ರಕ್ಷಣಾತ್ಸರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಮೈಸೂರು .ಡಿಕೊ ಸ್‌.ಡಿ.ಕೋಟಿ — " ಜನಾಂಗದ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಕ್ಷೆ ಹ್ಲೂಮ್‌ ಪೈಪ್‌ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ RNR) ” 
14 [ಮೈಸೂರು ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋ: 2019-20 ಯೋಜನೆ ನಾ ಕ್ಕಿ ಹ್ಯೂಮ್‌ ಪೈಪ್‌ 30.00 0.00. ಅಡ್ಲಮೂರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವ್ರಗತಿಯಲಿಡ 
ಕಾಮಗಾರಿ, - a ಕಾ 
1,485.00 77.41 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ದೊಡ್ಡಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಿಕೊಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 16ನೇ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಿರಿಜನರ 
— ಜಃ N J 
1 [ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ [2019-20 ಸೋಜನೆ ಉಪ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀರು 7.00 0.0೦|ಕೊಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬೋಜನ ಹರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹೊರ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. L 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ ತಾಮ್ರಾನು ಡಿ.ಬಿ. ಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ J ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ದಾತ ನಂತರ 
ಸೂರು A ಹೆ _ p: ಛ್ರ ಸ ನ್‌ ಗಾ ನ 
3 [ಮೈಸೂರು ಜೆಟ್‌ಡಿ. ಕೋಟಿ |ಹೆಚ.ಡಿ. ಕೋಟಿ [2019-20 ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆನೆಮಾಳ ಐತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 60.001 000[ ಡರ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್‌.ಡಿ ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಬಿ. ಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೂಲ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ದೊರೆತ ನಂತರ 
ಸ ಹೆ: ೧ _ ಳ [5 ನಿ ಗ್ರಾ ನ 
3 [ಮೈಸೂರು ನೆಜ್‌ಡಿ ಕೋಟಿ |ಹೆಟ್‌.ಡ. ಕೋಟೆ |2019-20 ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊಸೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 65.00 0.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು 


ಮ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ೨ A 
ಸಮ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು (ತ್ರ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ರಾಜು ಬೂ | ರ್ರ ವಚ್ಚ| ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ ನ್‌ Na ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬ ks kd 

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಂದಲಿಗೆ ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ಸಿ. ತೊಳಲು ಗಮದ 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ Ww y ; ki ಆ ನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ 
4 [ಮೈಸೂರು ಸರಗೂರು ಪಚ್‌.ಡ. ಕೋಟಿ [2019-20 [ರ [ಹತಿರ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಬುಡಕಟ್ಟೆ. ಬಾಲನಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಕೆರಗೆ ನೀರು 375.00 0.00 ರಕ ಬನ್ನು ಅನುಮ ಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿ 
Wa ತುಂಬಿಸುವ ಹಾಗೂ ಗಿರಿಜನ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. K ad 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸರಗೂರು ಕು ಕಂದಲಿಕೆ ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ಸಿ.ತೆ ು 
_ | 4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಸರು ಜಿಛ್ದ ಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ ಬಳ ಎಂ.ಸಿ.ತೊಳಲು ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ 
5 ಮೈಸೂರು ಸರಗೂರು ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ಕೋಟಿ 2019-20 | ಹತ್ತಿರ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಗಿರಿಜನರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರೊದಗಿಸುವ 200.00 0.82 a 
Li ಯೋಜನೆ " “E[ಣಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂ 
| 4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಸಿಸೂರು ಜಿಲ್ಲ ಮ್ಯಸೂ ಢನ ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ್‌ನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ 
6 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ನರಿ |2019-20 ಯೋಜನೆ [ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರೊದಗಿಸಲು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಹಿನ್ನೀರಿಗೆ 450.00 3.04 [ಲಾಜೆಗೆ ಸಿಸಬಾಗಿದೆ 
Wi ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಲಾಗಿ ಸಂದಲ್‌ 
-  |4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಲಗ್ರಹಾರ ಹೋಬಳಿ. ಚಿಕ್ಕಭೇರ್ಯ 
ಸ್ಫುಸ ಆರ್‌. ಆರ್‌. 9-20 LA Ns WW ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ 
7 ಮೈಸೂರು ಕ.ಆರ್‌.ನಗರ ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ 201 ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ. 100.00 0.0೦|ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಬೇಕಾ 
Tr 
k 4702 - ಗಿರಿಜಸ ಉಪ ಮೈಸೂರು ಹುಲ್ಲ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ | 
8 ಮೈಸೂರು ಹುಣಸೂರು ಹುಣಸೂರು 2019-20 ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾಗಾಪುರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ 50.00 0.00|ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗೆತಿಯಲ್ಲಿದ 
i [ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಗಡೂರು ಗ್ರಾ ರತಿ ಮಃ ಮ್ಲ 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಗಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹದೇವಮ್ಮ | 
9 ಮೈಸೂರು ಮ್ಯಸೂರು ವರುಣಾ 2019-20 ಯೋಜನೆ ಕೋಲ ಮುಟ್ಟರಂಗನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 40.00 -0.00|ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
K iW ಕಾಮಗಾರಿ, 
4302 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಡಹಳ್ಳಿ ಐತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ 
- ಪ 4 
10 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ 2019-20 ಯೋಜನೆ * ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಉಪ ನಾಲೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌. ಬಾಕ್ಸ್‌ 50,00 39.29[ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
” > ia ಡ್ರೈನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 
- ಸಃ ಸೂ: ನಲ್ಲೂ ಡಹಳ್ಳಿ ಏತ ನಾವ ತೋಜನೆಯ 
| | | 4902 - ಗಿರಿಜನ ಉಪೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಡಹಳ್ಳಿ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ | | 
1 |ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು [ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ 2019-20 ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಉಪ ಸಾಲೆ - 01 ರ ನಾಲೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ 50.00 40.93| ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 
| ಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌. ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಪುರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
4102 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಪಂಗಡದವರ ಕೈಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪಂಪ್‌ 4 R ೨ 
ಮೈಸೂರು ಸೂರು ಸೂರು 9-2 R 9 _ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 
12 [ಮೈಸ (ಹುಣಸೂರು (ಹುಣಸೂರು 2019-20 ಯೋಜನೆ ಹೌಸ್‌ ಬಳಿ ಪೆಂಜಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 80.00 0.00೨ ಜು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಪಮೈಸಾರು ಪಲ್ಲ `ಸಂಜನಗೂಡು`ತಾಲ್ಗೂಹ'ನಳ್ಳಾಕನಹಾಂಕ್ರಾವಾದ ಶಾರದಮ್ಮ W 
13 ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು 7019-20 ಯೋಜನೆ ಕೋಂ ಕಾಶಿಯಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 7.00 0.0೦|ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನೈಸಾರ ಸಳ 'ನಂಜನಗಾಡು ತಾಲ್ಲೂಹ `ಎಲಡಗರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮನಾಯಕ ಜನ್‌ 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ A 3 ು ¢ y 4 
14 ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು [ನಂಜನಗೂಡು 1209-20 [ಪ [ನಟ್‌ ಸಿದ್ದನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಕಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 7.00 3.52|ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ೀಜನೆ 
1 
ಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ನಂಜನೆಗೊಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, 'ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಬಿನ್‌ 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ W 
|5 ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು 2019-20 ಗ ನ ಉಪ ಲೇಟ್‌ ಮಾದನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 700 3.55|ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸೋಜನೆ 
N ನ ಸಾರ`ಇಕ್ಷೆ`ಸರಜನಗೂಡುಾಲ್ಲೂಪು ಸ್ಥಾಪಕ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಭಾರಾಗನಾಯಕ 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ನ ಹಿಕ ರನ ೇ: ಇ ಕಲ್ಲಾಣ ಯೊ ಮಃ K 
16 ಮ್ಯಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು [ನಂಜನಗೂಡು [209-20 [ಜನ “ [ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 7.00 3.50|ಕುಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಮ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ನಂಬಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ರೂಲಕಗಳಲ್ಲ | ಬಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರ ಪ್ರಸ್ತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 
ಸ ಲ್ಲ 
ಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನೆಗೌಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಬ ಗ್ರಾಮದ ಮರಳೊರಮ್ಮೆ ಕನ 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ | 
17 ಮ್ಯಸೂರು ” [ನಂಜನಗೂಡು  |ನಂಜನಗೂಡು [2019-20 BS ಲ್ಲ ನಯಕ ರವರ ಜಮೀಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕ ಜಂ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 7.00 3.50|ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ನಂ.730: ಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗಾಡು`ತಾಲ್ಲೂಹ`ಹಾಸವಾಷು ಗ್ರಾಮಃ 
18 |ಮ್ಮೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು 2019-20 ಯೋಜನೆ ಏನ ಸಾಯಕ 'ರವರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ. 7.00 2.87|ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನಾ 4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ನೈಸೂರು" ಜಿಲ್ಲ'ಸಂಜಬನಗಾಡ್‌ ತಾಲ್ಲೂ ಹಡತರೆ'ಗ್ರಾಮದ್‌ ದೊಡ್ಡ್ಥಾಮ ರವರ 
19 |ಮ್ಯೈಸೂರು ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು 2019-20 ರ ಜಮೀನಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ವಾಣ ಯೋಜನೆ. 7.00 2.88|ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಒಟ್ಟ 1576.00] 103.90 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಚಿಕ್ಕಮಾಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ 
ಣ.ವಗ: ನೂರು 3 ಲ A 4 ಬ್ರ KK _ ಇಮಗಾರಿ ಪೂಃ py 
1 |ಚಾ.ನಗರ ಹನೂರು ಹನೂರು 2019-20 ಯೋಜನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 39.64 |ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸ 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ವೈಶ್ಯಂ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
2 |ಚಾ.ನಗರ ಹನೂರು [ಹನೂರು 2019-20 ER ಸ ಡ್ಯಾಂ FS ಹಸಗ 50.00 0.0೦/ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ವಶೇಷ ಘಟಕ ಎಂ.ಟಿ. ದೊಡ್ಡಿ ಗೃಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹನಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ನೆಗೆ ನ ಹನೂರು ಜ್‌ ಭು ಕ್ತ ಧ್ವ ಸ Kp 3 ಮಗಾ ರ೯ಗೊ 
3 |ಚಾ.ನಗರ ಹನ ಹನೂರು 2019-20 ಯೋಜನೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 25.24|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
” 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕೆಂಡಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ 
4 |ಜಾನೆಗೆ ನೂ ಹನೂರು — ಸ ಎಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂ 
ಚಾ.ನಗರ ಹನೂರು ಹನೂರು 2019-20 ಯೋಜನೆ ಹಳ್ಳ ಹ ಡಂ ಸಮಾ ನಾಮು 50,00 33.47|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
§ ನರ ಗಂಜುನೇಟೆ ಗುಂಡುಪೇಟಿ 2019-20 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕನ್ನೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪಃ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ವ 
ಚಾ.ನಃ ಸುಂಡ್ಲುಪೇಃ ುಂಡ್ಲುಪೆ: - ಯೋಜನೆ ನ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00: 27.59|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
+ 
6 ನಗರ ಗುಂಡುಪೇಟಿ ಗುಂಡುಪೇಟಿ 2019-20 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಶಿಲಂಡನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ po 
ಭಗ ಫಿರೇ ನಾನೇ F ಯೋಜನೆ ಶಿಂಡನಪುರ ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 25.00 0.00/ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಸ 
[4702 7 ನಕೀಷ ಘಟಕ ಕಲ್ಲಿಗೌಡಹನಲ್ಳಿ ಗ್ರಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹಾರ ಇರುವ 
7 ಸ ೦ಂಡುಪೇ: ಖಿ ಫ ಇಮಗಾರಿ ಪ 
ಚಾ.ನಗರ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ 2019-20 ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಲಿಗೌಡನ ವರೆಗೆ ಕರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 25.00 0.00|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ವಡ್ಡಗೆರೆ ಕೆರೆಯಿಂದ ಹೆಗ್ಗವಾಡಿ ಗಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದಪರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ 
ಣಜ ರಂಡ್ಲುಪೇ: ಪೇ 2 ॥ ಗು ನರಿ ಪೂ 
8 |ಚಾ.ಣಗರ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ 2019-20 ಯೋಜನೆ [ಇರುವ ಹಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ಡ fe ಬ್ಯಾರೇರ್‌ ನಿಷರ್ಭಿನ. RE 50.00 0.00[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿೆ 
Ff 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಗುಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ವಸ್ತಿಕೊಲ್ಲಿ 
9  |ಚಾಮರಾಜನಗರ ಯಳಂದೂರು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 2019-20 ಯೋಜನೆ ಹಳ್ಳಕ ಚೆನಡ್ಯಾಂ ನಿವರ್ನಣ ಕಾಮಗಾರಿ 35.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
1 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಕೆಂಪಮ್ಮನ 
10 |ಚಾಮರಾಜನಗರ ಯಳಂದೂರು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 2019-20 ಯೋಜನೆ ಹಳ್ಳ ಚೆನ್‌ಡ್ಸಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 35.00, 0.00[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
le ಮರಾಜನಗರ [ಟಾಮರಾಜನಗರ [2019-20 02 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ  [ದೇಮಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ Wr ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ 
ಭಾರ ನೌಮಧಾಜೀ ಧಾಮಲಾದ: a ಯೋಜನೆ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 100.00 68.68|ಸೂಜನೆಯಂ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ 
೪ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಶುದೇರು ಗ್ರಾಮದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಸ 
2 |ಚಾಮರಾ: ಾಃ ಗ ಮರಾ 4 ಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಃ 
1 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ [ಚಾಮರಾಜನಗರ 2019-20 ಯೋಜನೆ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಡೊಡ್ಡಹಳ್ಳ್ಕ ಚೆಳ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 40,0೦ 23,32|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
7 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಅರಕಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳ 
13 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ [ಚಾಮರಾಜನಗರ [2019-20 ಯೋಜನೆ ನಾಲಿಗೆ ಚೆನ್‌ಡಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 40.00 0.00|ಕಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಚೆನ್ನಪ್ಪಪಮರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ನನಾನಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳ ನಾಲೆಗೆ Kd y 
14 [ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ [ಚಾಮರಾಜನಗರ 2019-20 ಹವನ ಚಿಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮ 60.00 1,10|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಸನೋಟಿಕಿರೆ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಶಾಂತಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ Wo 
15 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ [ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 2019-20 ಯೋಜನೆ ಚಿಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 40.00 0.00ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಜನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಇನ್ನಾ ಘಟಕದಿಂದ 
ಸಾಮರಾಜನಗಃ ಸಃ > ೧ಳ್ಳೇಗಾ ವ _ ಗಾ! ಯಃ 
16 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕೊ ಳ್ನೇಗಾ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 2019-20 ಯೋಜನೆ ಹೂರಬಟವು ನೀರನು, ಪಠತಿ ಕೆರೆಗೆ ತುಂಜಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 40.00 0.00[ಕೌಮಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಮ } : ps Ea ಮ § ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ RTE 
ಸಂಖ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ಷ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 
f 
p 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಚೌಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೋಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೇತದ F 
7 ಮರಾ ರು. ಸೂರು 19 ನ ಉಂಳ್ಳಃ ಇ; ಪತ y ಇಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
17 [ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹನೂರು [ಹನೂರು 2019-20 ಯೋಜನೆ 'ಉಡತೊರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚತ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 60.00. 44.17 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 ~ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಬೌಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೋಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೇತದ K 
ಮರಾ ಇರು. ನೂ 19-2 - LER ಇ; ಶೀತ ಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊ. 
18 [ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹನೂರು ಹನೂರು 20 0 ಯೋಜನೆ ಉಡತೊರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 60.00 0.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
860.00 263.21 
ln 
4702 ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥ಗುಂಡಾಲ್‌ ಐತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ 
ಣ ರು R -2 ಭೆ ಇ 5 N ಪಗತಿಯಲಿದೆ 
1 |ಚಾಮರಾಜನಗರ 'ಹನೊರು ಹನೂರು 2019-20 ಯೋಜನೆ ಮನರುಜ್ಞೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. 69.00 0.00|ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
J: 4702 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥ಧನಗೆರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಂ 
ರಾ | ರು ರು --20 y ಸ್ಸ LL ನಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯ: 
2 |ಚಾಮರಾಜನಗರ: [ಹನೂರು ಹನೂರು 2019-2 We ಮುನರುಜ್ನೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. 32.00 23.42|ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4702 ಏತ ಬೀರಾವರಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ॥ಯಡಕುರಿಯಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ % 
§ ರು ವಿ ನ ಲ್ಯ ಇ ಪೂ ೧೦ಡಿದೆ 
3 [ಚಾಮರಾಜನಗರ [ಹನೂರು ಹನೂರು 2019-20 ಯೋಜನೆ ಪುನರುಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. 30.00 0.00|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
W KN IR 
131.00 23.42 
W re 2019-20 4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಗುಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಿ ಹೆರಿಯುವ ಕೊಕ್ಕರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ 
ಓ |್‌ಮರಾಜನಗ ಹೊಳ್ಳಗಾಲ ನಸ್ಸ್‌ಗಾಲ್ಲ ೫ ಯೋಜನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕೌಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 0.00 ಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಬೂದಿವಡಗ ಗ್ರಾಮದ ಪಠಿಶಿಪ್ಪ ವರ್ಗ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಖಾಲದಾರೆ F R 
ಾಮರಾ ಮರಾ! 9 k 3 2 ರಿ ಪೂ: ೦ಡಿ! 
2 |ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ [ಚಾಮರಾಜನಗರ [2019-20 ಯೋಜನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕ ಚೆಜ್ಯಾ೦ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 13.72|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Ke ex nd ಮರಾಜನಗರ (2019-20 4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಅಮಚವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಪಾಲಬಾರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
3 |ಸಾಮರಾಜನಗರ  [ಚಾಮರಾಜನಃ ಬೌಮಲಾಜನ ಯೋಜನ ಚಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 14.625: ಸ 
ಒಟ್ಟು 90.00 28.34 
i 
ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ! 13,255.60] 5823 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಆರ್‌. ಧರ್ಮಸೇನ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 511 (710ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) 
ಯ ಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೆ ಜೆಚ್ಚ ಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರ್ಷ ಲಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸ ರೊಲಕಗಳಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ ವಿ: ೧೦ 
ರಳ 
ಮ ಹುಣಸೂರು [ಹುಣಸೂರು 2018-19 4702- ಅಣೆಕಟು ಪಿಕಪ್‌ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಿಯೂರು ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 130 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 4.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮೈಸೂರು [ಹುಣಸೂ: ರುಣಸೂ f ಇ ಈನಕ್ಟ ನೀವ | ಮೀವರೆಗೆ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 200.00 3.91 ಕಾಮಾಂ ಪರ್ಣ 
ಎ ಸರಗೂರು ಹಜ್‌ ಡಿಕೋಟೆ [2018-19 4102- ಅಹೆಕಟು ಪಿಕಪ್‌ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಂದಲಿಕೆ ಹೋಬಳಿ, ಎಂ.ಸಿ.ತೊಳಲು ಗಮದ ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ್‌ನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಮೈಸೂರು ks ಡ.ರೋ K Kd ಹತ್ತಿರ ಹಲ್ಗಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 140:00 0.00 ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ” 
ಎ _ Tes on 4 [2018-19 4702- ಅಣೆಕಟು ಪಿಕಪ್‌ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಂದಲಿಕೆ ಹೋಬಳಿ, ಗುಡಗಟ್ಟೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಜ್ಜ್‌ನ್ನು ಅನುಮೋಬನೆಗಾಗಿ 
ಮ್ಯಸೂರು ಸರಗೂರು  [ಹೆಜ್‌.ಡಿ.ಕೋ - - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 90.00 0.00|9ಸಲಾಗಿದೆ. 
_ ಸರಗೂರು ಹಚ್‌ ಡಕೋಟ [2018-39 4702. ಅನೆಕಟು ಸಿಕೆಪ್‌ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕಂದಲಿಕೆ ಹೋಬಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಗ್‌ನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ] 
ಮೈಸೂರು | 'ಜ್‌ಡಿಕೋ - ಇ ಅಣಾಳಟ್ಟೂ ಹಿ ಹತ್ತಿರ ಅತ್ತಿಕೆರೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 110.00 0.00 |; ಸಲಾಗಿದ. 
540.00 3.91 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಈರಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು, ನಾಗವಾಲ, ಬೊಮ್ಮೆನಹಳ್ಳಿ, ' 
_ ಸೂರು ಮುಂಡೇಶ 2018-19 4702 - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಹುಯಿಲಾಳು, ಮರಟಿಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ, ದಾಸನಕೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು' ಲಿಂಗಾಂಬುದಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು 5.ಕುಮಗಾರಿ ಪಗತಿಯಲಿದೆ 
ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂ [ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ - ಯೋಜನೆ ತುಂಬಿಸಲು ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಏತ' ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5000.00 4084.21 |ಕೌಮಗಾಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ: 
[ಕಾಮಗಾರಿ § 
ಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈದನಹಳ್ಳಿ ಮೇಗಳಪುರ. ಇಲವಾಲ, 
4702 - ಏತ ನೀರಾವರಿ ನ್‌ Ng v 
ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಗುಂಗ್ರಾಲ್‌ ಛತ್ತ. ಯಲಚನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು 1500.00 1000.82|ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
Ws ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಅರಂಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ » - 
_ 4 ನಗರ 2018-19 4102 - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಜೈನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಮೈಸೂರು  |[ಕಆರ್‌."ನಗರ ಕೆ.ಆರ್‌. ನ N ಯೋಜನೆ ನೀರುಣಿಸಿ ಕರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸಿ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ 2000.00 7-41 [ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
8500.00 5092.44 
ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ “ಯೋಗೇಶ್‌ ಬಿನ್‌ ಲೆ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ R 
ಸು y 4 ಸೂರು ಬಿ ಸೂರು - ವ್‌ [ 5 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಮ್ಯಸೂರು 2018-9 ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 20.00 12.82 H 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗನಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಲ್ನ ಬಿನ್‌ _ § R 
N y ಸು WN ಬು ಸೂ: - Kg ೪ pl ed [3 ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 
ಮೈಸೂರು ಮ್ಯಸೂರು ಮೈಸೂರು _ 2018-19 ಯೋಜನೆ ಚಿಕ್ಕನಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 0.00 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಟ್ಟಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ _ 
ಸೂರು ಬು ಸೂರು ು ಸೂರು ಮ ¥ ಜ್ಯ ಇ ಬಳ್ಳ "ಟೇ ನ್ವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮೈಸೂರು [ಮೈಸೂರು [ಮೈಸೂರು [ರ ಜನೆ ಶಿವಯ್ಯ 'ಬಿನ್‌ ಹನುಮಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕಜ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 20.00 12.40|ಕಾನುಗಾ 
| I 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲ ಹನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಶಿಪು ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಸೀಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 
ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು 2018-19 ಯೋಜನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಟ್ಟತಾಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಈಶ್ನರರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 15.00 0.೦೦|ಆೆಂ: ದೆಯಲಾಃ 
i ಕಾಮಗಾರಿ. ‘ 
ಮ _ ಮುಸೂರು 2018-19 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಸೂ: ಬ ಯೋಜನೆ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಟೋರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 15.00 0.00 |ಥ್ರಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಲ್ಲ. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 4 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು. ನ ನಂದರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ 
ಬತ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಮರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 15.00, 9.76/ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ, p 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀತಾಕೊಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಭಾರಪಿನಗರದ ಬಳಿ “1 
ಯೋಜನೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 75.00 44.89|ಕಾಮಗಾರಿ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀತಾಕೊಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಬಳಿ p 
ಯೋಜನೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ _ 100.00 0.0೦, ಕಾಮಗಾರಿ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಸೋಸಲೆ ಹೋಬಳಿ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ವಿಮ ಸರ್ವೆ ನಂ: 220. 221 ಮತ್ತು 222ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 
[ಯೋಜನೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ನಾಲೆಗೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 20.00 0.0೦೦|ಕಾಮಗಾರಿ 
Nl 
300,00 79,87 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯಲಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದ ಮಹದೇವನಾಯ್ಕ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ 
ಯೋಜನೆ ಕರಿನಾಯ್ಕ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 30.00 2.71| ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸ ಸ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಚನಹಳಿ ಗಾಮದ ಪರಶಿವ ಪ 
4702. ಗಂಜನ ಉಪ [ಮಸರು pd ನ ಕನಸನಲ ಪಂಗಡ 
ಯೋಜನೆ [ಜನಾಂಗದ ಜೆ 'ಡನಾಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಚಿಕ್ಕನಾಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ 20.00 13.00|ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, p 
i A ಫಿ 50.00 15,71 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಉತ್ತೂರು ಗ್ವಿಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ 
ಯೋಜನೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 50.00 0.00|ಕಾಮುಗಾರ 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಬರಗಿ ಹಾಗೂ ಹೊಂಗಳ್ಳಿ ಗ್ವಿಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಜೆವರ ಜಮೀನಿನ ಹೆತ್ತಿರ ಇರುವ 
ಯೋಜನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 50.00 0.0೦|ಕಾಮಗಾರಿ 
100.00 0.00 
4702 - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ [ಹೂಗ್ಯಂ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಮಿನ್ನತ್ತುಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 45.00 24.79|ಕಾಮಗಾರಿ 
4702 - ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪಿಕಪ್‌ [ಉಡುತೊರೆ ಹಳ್ಳ ಪಿಕಪ್‌ ಮತ್ತು ನಾಲೆಗಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 40.00 24.01|ಕಾಮಗಾರಿ 
ಒಟ್ಟು 
ಬ 85.00 48.80 
ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 
ನ 9,575.00 5,240.73 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಜಾನು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 
ಕ ಈ % ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಲಕ್ಷಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಲ್ಲುಂದ ಮತ್ತು 
4702 - ಏತ ನೀರಾವರಿ ಕಣ ತೀಥ ey ಸ NE ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಜ್ಜ್‌ನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಹುಣಸೂರು ಹುಣಸೂರು 2019-20 |, ಇತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ 14 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರುತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ 1900.00 ಡಸ 
ಯೋಜನೆ ಸ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ ಣಿ 
4702 - ತ ನೀರಾಪಂ [ನಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಗ್ರಾಲ್‌ ಛತ್ರ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡೇಗೌಡನನೊಪ್ಪಲು ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ್‌ನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
2 ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ [2019-20 Pe ಜ್ಯ (ಛತ್ತದ ಕೊಪ್ಪಲು) ಗ್ರಾಮದ ಭಾದಿತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕೆರಗಳಿಗೆ ನೀರು 1350.00 No ಸರ ಈ 
[ls ತುಂಬಿಸಲು ಎಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ. ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ರ 
4 sted [ese ane. [2019-20 47102 - ಐತ ನೀರಾವರಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಜಪದಕಟ್ಟೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಜ್‌ನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ನರನ RE ನ್‌್‌ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 5700.00 ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
8950.00 
್ಯಸಾರು`ಕಫ್ಗ್‌ಹುಣಸಾರು ಇರಾನ್‌ ಸಾಳಗ್ಯು ಎತ'ನೀರಾವರ ನನದ 
§ 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೂಲಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ್‌ನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಹುಣಸೂರು ಹುಣಸೂರು 2019-20 ER ಪಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌ ಬಳಿ ರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ಸದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ 120.00 ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ER ಮು Jit 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಜವರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಅಂಜನಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ EE 
'ಮೃಸೂ [i ಯೋಜನೆ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ' 20.00 § 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕೆ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರೌಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ - 
ಸುಸೂರು ಸೂರು 4 ಸ ಫಾ: ಧು _ 3 ನಿಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು 209-20 [ನಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 20.00 ಸ ಮ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕಲ್ಲೂರು ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ ಬಿನ್‌ M 
ಮೈಸೂರು ಸೂರು — j (ಹ ಳು a ಇಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು [309-29 ಜನೆ ಮುದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್‌ಜ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 ನಾಗಾ 
——— 
್ಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಬ್ಬಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ Rs p kd [NN | 
ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು 2019-20 ಯೋಜನೆ ಹನುಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕರಿಯಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 20.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
L J ಕಾಮಗಾರಿ. _ 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ 
: 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ Kl ಳ್ಸ ಮೈಸೂ ರು ಸ ರ 
ಮೈಸೂರು 2019-20 4 ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ ವೈರಮುದ್ದಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 15.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[d ಯೋಜನೆ ಜ್‌ 4 ¢ % 3 % . 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
7 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಳ್ಳೂರುಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಮ ¥ ನ ಮ ್ಥ ಇ ಇ ಬ ( ಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನಂಜನಗೂಡು. '|ನರಭನಗೊಡು 2012720 ಯೋಜನೆ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 30.00 ks 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದ 
ಮ್ಯಸೂರು ಮೈಸೂರು 2019-20 ಯೋಜನೆ ( [ಶ್ರೀಮತಿ ಹುಚ್ಚಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್‌ ದೊಡ್ಡವೆಂಕಟಿಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 40.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Wi ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಸಳ್ಳಿಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ 
\ 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಸೂರು ಜೆಲ್ರ ಮ ಔರು ಬಸಳ್ಳಿಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣಯ್ಯ f | 
ಮೈಸೂರು ವರುಣಾ 2019-20 ಯೋಜ ಅಂಕಯ್ಯ ಹಾಗೂ' ರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಅಂಕಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 50.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
1 ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. , 
- ವಿಶೇಷ ಘಃ ಬಃ ಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ವಸಿಕೊಃ p 
ಯಳಂದೂರು, [ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ [2019-20 WE ವಿಶ್ಲೇಷ,ಫಟರ”ನ |ಗುಂಬಳ್ಳಿ.ಪಮದ ಪಂಿತಿಷ್ರ'ಜನಾಂ ಆಸುಗಳ ಬಳಿ'ಪರಿಯುವುವಸಿಕೊಲ್ಲಿ 35.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕ್ರಮ K - P : ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ - 
oe ಜಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷಿತ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು i ee ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 
£ z Nee 
ai 
N 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಕೆಂಪಮ್ಮನ 
ಮರಾ: ಯಿ ು  [ಕೊಳೇಗಾ 2019-20. ಗಮ pS 
14 |ಜಾಮರಾಜನಗರ ಯಳಂದೂರು ಳ್ಛೇಗಾಲ 019 ಯೋಜನೆ ಹಳ್ಳಿ ಚೆನೌಡ್ಕಾಂ ನಿಮಾ ಭಮುಗಾರಿ . 35.00 0.00|[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡದೆ. 
15 [ಚಾಮರಾಜನಗರ [ಚಾಮರಾಜನಗರ !ಜಾಮರಾಜನಗರ [2019-20 "92 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ  !ದೇಮಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ 
ಚಾಮರಾ: ಸಾಮರಾಜಸ ಮರಾಜನೆ; ಯೋಜನೆ ದೊಡ್ಡಚಳಕ ಜೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 100.00 68.68[ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಿನ 
5 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕುದೇರು ಗ್ರಾಮದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ 
16 |ಚಾಮರಾಜನ; ನಿಮರಾಜನ; ರಾ 19-— ಂಡಿದೆ 
6 |ತಾಮರಾಜನಗರ [ಚಾಮರಾಜನಗರ [ಚಾಮರಾಜನಗರ 1201920 ಯೋಜನೆ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಪರಿಯುವ ದೊಡ್ಡಡಳ್ಳಕ ಚೆಕ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಗರಿ 40.00 23.32|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಅರಕಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳ A 
7 [ಚಾಮರಾ ಮರಾಜನಗೆರ |ಚಾಮರಾಜನಃ 19- k k ಣ್ಯ 
17 [ಚಾಮರಾಜನಗರ [ಚಾಮರಾಜನಗರ [ಚಾಮರಾಜನಗರ [20 9-20 ಯೋಜನೆ ನಾಲಿಗೆ ಚೆಕಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 40.00 0.00/ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಚನ್ನಪ್ಪನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೆಬಳ್ಳೆ ನಾಲೆಗೆ 
18 [ಚಾಮರಾಜನಗರ [ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ 2019-20 ಸು ದ K ಣೆ. ಪಃ ಮಗಾ 
ಜು; 'ಜನಗರ ಚಾ: ಜನಃ ಯೋಜನೆ ಚಿಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 60.00 1.10|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
p # 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವೆರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಶಾಂತಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಸಾಮರಾಜನ ನಳ್ಳೇಗಾ ಲ್ಲೇಗಾ 19-20 HN ಗು ಯು 
19 ಚಾಮರಾಜನಗರ [ಕಃ ಳ್ಸೇಗಾಲ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 2019-2: ಯೋಜನೆ ಚಿರಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಕೇಣ EC 40.00 0.0೦[ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
4 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಜನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಶುದ್ದೀಕರಣ ಘಟಕದಿಂದ 
0 ಚಾಮರಾಜನಗರ [ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 2019-2 K ಮಃ ಯಃ 
% ಲಾಜ ಸಗ ಸಗ 19-20 [ಜನೆ ಹೊರಬರುವ ನೀರನ್ನು ಬಳಪತಿ ಕೆರೆಗೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 40.00 0.00|ಕಮಗಾರಿ ಪ್ರಗೆತಿಯಲ್ಲಿದಿ 
~— 
ಸ ಸ 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೋಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ 
21 [ಚಾಮರಾಜನಗರ [ಹನೂರು ಹನೊರು 2019-20 ಯೋಜನೆ - ಉಡತೊರೆ ಹಳ್ಳಿ ps ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 60.00 44,17|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಚೆಕ್ಕಮಾಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ 
ಚಾ.ನಗೆ ೧: ಹನೂ 019-2 ಮ ಪ. ಂಡಿದೆ 
22 [ಚಾ.ನಗರ [ಹನೂರು [ಹನೂರು 2019-20 ಯೋಜನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಟರ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 39.64|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
A 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ವೈಶ್ಯಂ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
23 |ಚಾ.ನಗರ [ಹನೂರು [ಹನೂರು 2019-20 ಯೋಜನೆ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 0.00|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಎಂ.ಟಿ. ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರ ಗ್ರಿಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
4 ಣ.ವಃ ಸೂ: ನ ಮ: j Ke] Ne ಎ ಸಿಹಿ 
24 |ಚಾ.ನಗರ ಹನೂರು ಹನೂರು 2019-20 ಯೋಜನೆ ಚಿಕ ಡ್ಯಾಂ Rh ಕಾಮನ 50.00. 25.24|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
K 4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಕಂಡಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಗ್ಲಿಮದ ಪ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಮಾನಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ 
5 .ವ; ನೂರು ನೂರು 2019-2: - ಣು ನರಿ ಪ. ೦ಡಿ; 
25 [ಚಾ.ನಗರ ಹನೂರು ಹನೂರು 19-20 ಯೋಜನ ಹಳ್ಳ ಚ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಸಾ ವಣ 50.00 33.47 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೋಕು ಹನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ೇತ್ರದ | ರ 
26 ಚಾಮರಾಜನಗರ |ಹನೂರು [ಹನೂರು 2019-20 ಯೋಜನೆ ಉಡತೊರೆ ಹಳ್ಳ ಚ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 60.00 0.00[ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
IW 
4702 - ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ವಡ್ಡಗೆರೆ ಕೆರೆಯಿಂದ ಹೆಗ್ಗವಾಡಿ ಗಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ 
7 [ಜಾನ ಗುಂಡುಪೆ ಂಡುಪೆ ¥ ಭಾ, s ; 
27 |ಚಾ.ನಗರ ರಿಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟಿ 2019-20 ಯೋಜನೆ ದಿವ "ಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಡ್ಡ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇ ಧ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 50.00; 0.001ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
1095.00 313.03 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಂದಲಿಗೆ ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ಸಿ. ತೊಳಲು ಗ್ವಿಮದ » 
28 ಮೈಸೂರು [ಸರಗೂರು . [ಹಚ್‌ಡಿ. ಕೋಟಿ [2019-20 RS ನ [ಹತ್ತಿರ ನದಿಯಿಂದ ವಿತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕೆ ಬುಡಕೆಟ್ಟಿ, ಬಾಲನಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಕರೆಗೆ ನೀರು 375.00 0.00[ ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ 
di ತುಂಬಿಸುವ ಹಾಗೂ ಗಿರಿಜನ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ವದಗಿಸುವ ರಮನ. (ಸಳಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿವ 
- 4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂ ರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಗಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹದೇವಮ್ಮ 
29 [ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ವರುಣಾ 2019~20 ಯೋಜನೆ ಸ ಕೋಂ ಪುಟ್ಟರಂಗೆನಾಯಕ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಜ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ. 40.00 0.0೦/ಕೌಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
k ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗಪುರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ನರಗಡದವರ ಕೈಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪಂಪ್‌ 
30 ಮೈಸೂರು ಹುಣಸೂರು ಹುಣಸೂರು 2019-. ುಲಾಃ 
kd ಹುಣಸ್ನನಿರು ಶಾಣಿಸೂರು 019529 ಯೋಜನೆ ಸ್‌ ಬಳಿ ಪೆಂಜಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕ್ಲಣತೀರ್ಥ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 80.00; 0.00[ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯು ಗಿದೆ 
ದ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕ್ರಮ Wy E Wy ಸಿನ K ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ N (3 ಬೆ p 
ಸಂಖ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಸರು > ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ವೆಚ್ಚ ಫಾಷುಗಾರಿಯು ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 
ಒಟ್ಟು 495.00 0.00 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಗುಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಕೂಕ್ಷರೆ 
ಮರಾ 0) ೧ಳೇಗಾ 019-2. | ಹ ps kK ¥ ಗಾ ಇರಿ ಪ್ರಗತಿಯ: 
' | ನಾಮರಾಜನಗರ [ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ [ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ [2019-20 ಯೋಜನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆನ್‌ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00) 0.00|ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಡ 
IN 4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಬೂದಿಪಡಗ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಪಾಲಬಾರೆ | 
ಣಃ 'ಚಾಮರಾ 19-2 ks i) ಪ NE 2 
2 [ಚಾಮರಾಜನಗರ [ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ 2019-20 ಯೋಜನೆ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕಡ್ಯಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 13.72|ಕುಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4702 - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಅಮಚವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಪಾಲದಾರೆ | My ನ K 
3 [ಚಾಮರಾಜನಗರ [ಜಾಮರಾಜನಗರ [ಚಾಮರಾಜನಗರ 2019-20 ಯೋಜನೆ 'ಚಳ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಚಕಡ್ಯಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 14.62|ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ 
ಒಟ್ಟು 
“| 90.00 28.34 
ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 
ಸ > 10,630.00 377,32 


